ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್‌ 69 ಪಿಆರ್‌ಐ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ, 
ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೆವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:08ಿ.10.2020 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಪುಸಾಬ್‌ 


(ಹುಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪುಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ:1916ಗೆ 
ತಮ್ಮ ಅಸ ಪ 
ಚುರ.ಪ್ರಶ್ನೆ/07/20 


ಉಲ್ಲೇಖ: 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ 
ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್‌ (ಹು 
ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:1916 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೇನೆ. 


ಸ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


್ರ ಸಂಖ್ಯ: ವಿಸಪ್ರಶಾ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಚುಗು- 

0, ದಿನಾ೦ಕ: 21.09.2020. 

PN 

ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಉತ್ತರದ 10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


| (CN. 

(ಜಿ. ಎನ್‌. ಸುಶೀಲ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1(ಪು) 
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ 

ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 


elto2e2 


ಸ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


M 


ws 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
. ಉತ್ತರಿಸಲಿರುವ ಸಚಿವರು 


:1916 

: ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್‌ (ಹುಬಳ್ಳಿ-ಛಾರಬಾಡ 
ಪೂರ್ವ) 

: 29.09.2020 

: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಅ) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 
ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ 
ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಖನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿದೆಯೇ; 


ಆ) 
ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 

ಇ) ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ 
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ 
ಕಟ್ಟಿಡ ಸದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡ . ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲಾಖಯ 


;ಅ೦ಬಾಜು 


ಹೌದು. ದಿನಾಂಕ: 30.06.2020 ಮತ್ತು 02.07.2020 
ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ/ತಿದ್ಧೊಲೆಯನ್ನು 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ 22 ಸರ್ಕಾರಿ/ನಿಗಮದ 
ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು 
ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆ; ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ; ರಾಜ್ಯ 
ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮೇಳನ; ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ 
ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ; ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ 
ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಗುಟಕಾ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತಾಗಿ ವಲಯಮಟ್ಟದ 
ತರಬೇತಿ; ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮತ್ತು! 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ 
ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ; ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಗದ 
ಪತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ; ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ, 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಅಸ್ಪಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 
ವಿಚಾರಣ ಸಂಕೀರ್ಣ; ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಿದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ; ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ; 


ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಭರವಸೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ; 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 
ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಭೆ; ವಿಶ್ಲೇಶ್ವರಯ್ಯ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಜೆನ್ನಮ್ಮ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ; 
ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಭೆ; ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 
ಆಧಾರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ; ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರಿವು 
| ಜಾಗ್ರತ ಕಾರ್ಯಗಾರ; ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
|! ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ; ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಮತೆ ಸಭೆ ಹಾಗೂ 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು 
ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಜರುಗಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಷ 
ಪೂರ್ತಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ 


ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ 22 ಸರ್ಕಾರಿ/ ನಿಗಮದ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು 
ಸೈಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 


ಪಿಡಿಎಸ್‌ 69 ಪಿಆರ್‌ಐ 2020 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ್‌ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಅನುಬಂಧ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 


ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಉತ್ಸನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ. ತೋಟಗಾರಿಕ 


ಗಿ ಹೆ೦ಚಿಕೆ | ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಪಾ ತ. ಸ್ಥಳಾಂತರ 
ಕ್ರಸಂ ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮ/ ಆಯೋಗ ಪೆಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಲಾದ (ಪ್ರತಿ $ಿಂಗಳು ಕ ಗೊಂಡ 
ಕೊಠಡಿ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) ಕ ೨) ದಿನಾಂಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ: iy 
7 p 3 LS NT 7 
ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ದೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ, ಉಜ್ಜನಕೋಪ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ ನಂ:4838/6 
VR pile: ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ T2&TP3 | 25000 | 300000 | 07.09.2020 
XW 


iu 


ಬೃಹತ್‌ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ 


ಮನೆ ನಂ.169 ಬ್‌ ರೋಡ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ 


[ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 


TP4 22066 264792 18-09-2020 
As ಇಲಾಖೆ, ಆವರಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಕೊರಿಯ ಭೂ ವಿದ್ಯಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಿ.ಸಿ.ವಿಜಾಪೂರ, ಸಿಸಿನಂ.09. ಆರ್‌ ಪಿಡಿ ಕಾಲೇಜ್‌ f 
3 |ಕಛೇರಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 256200 | 01-09-2020 
ಬೆಳಗಾವಿ ಮು 
4 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ [ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿ.ಟಿ.ಲೈನ್‌ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, 206, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಬೆಳಗಾವಿ ಚವಾಟಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವ C35 & C36 16100 193200 | 01-09-2020 
L - 
s ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜನಕೊಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ 
ಗ್ರಾಮಾಂಠರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖ ಬೆಳಗಾವ ಮೇಲೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ. ಬೆಳಗಾವ C44 20000 240000 | 01-09-2020 
~ 
ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭೂ ಸ್ಥಾಧೀನ 
px ಎಮ್‌.ಎಮ್‌.ಉಜ್ಜಿನಕೊಪ, ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌.ನ೦ 3941/2ಬಿ5 
6  |ಸುನರ್ವಸೆತಿ ಮತ್ತು ನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, SE Fs 322 &323 25000 300000 | 17-09-2020 


ಅನುಬಂಧ 


ಶಿವಬಸವನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ 


yp ಸಾ 
ಅಂತಿಮವಾ 
ಗಿ ಹಂಚಿಕೆ | ಬಾಗ ಮೊತ್ತ Mek ಸೈಳಾಲತರ 
ಕಸಂ ಕಟೇರಿ/ನಿಗಮ/ಆಯೋಗ ಪೆಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖ ಮಾಡಲಾದ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮ ಗೊಂಡ 
ಕೊಠದಿ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) ಡೂ ಲ) ದಿನಾಂಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಈ 
7 3 3 3 ೯ [3 7” ei 
Hl - 
[ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಸ್‌.ಜೆ.ಎಸ್‌.ವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ 
ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದಿಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆ ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ 01-09-2020 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಚಳಗಾವ 590010 
[8 — | 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ 
7 [ನೆಡಿ ನಗಮ ನಿಯಮಿತ ಚಳಗಾವ 'ಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ iui § SS 
ನಾನಾಜರ್ಗ ಇಲಾಖೆ 105 750 3000. 
Ka ಮ ಮಹಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತ ನೆಹರು ನಗರ ಪಾ 
pe 
J] ,ಚಳಗಾವಿ 
I 
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂರ್ಯ- ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೆಳಗಾವ | 
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, (ಭೂ ಸ್ಟಾ TF ನ್‌ >]: 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಬೆಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, 1ನೇ ಮಹಡಿ ಟಿಎಸ್‌ನಂ 
8 ಯೋಜನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ನಂ 4855/56, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 813 25000 300000 | 05-09-2020 
5 D(KSHIP) ಕಾಂಫ್ಲೆಕ್ಸ ಹತ್ತಿರ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಗಾಃ 
— —- 
ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಿವಂ 
ಜಿಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ (ಮಹಿಳಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಶಾರದಾ ಎನ್‌ಕ್ಷೇವ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ [ಮಹಲ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ 
Gd ¥ '~ ಇ kd pS -09-; 
1 ಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾ) 235, ಸಿಟಿಎಸ್‌ ಸಂ 9216 1ನೇ ಮಹಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖ 204 15000: 189000 | 03-09-2020 
' ಮಕ್ಕ ಸ್ಟ ದ್ಧಿ 


ಅನುಬಂಧ 


ಅ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗಮೋತ್ತಿ, 
“ಈಶ” ಸಿಟಿಎಸ್‌, ನಂ. 10314, ಫ್ಲಾಟ್‌ 
ನಂ.31, ಸೆಕ್ಟರ್‌ ನಂ.೩ ಎಂ.ಎಂ. 


ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ, 
12 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಅಂತಿಮವಾ 
ಗಿ ಹಂಚಿಕೆ | ಬಾಣಗಿ ಮೊ (ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಸ್ಲಭಾಲತದ 
ತ್ತ (ಈತ K 
ಕ್ರಸಂ ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮ/ಆಯೋಗ ತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ ಸಳ ಮಾಡಲಾದ] (ಇತ ತಿಂಗಳು 4 ಗೊಂಡ 
ತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯ ತಿರುವ ಸ್ಥಃ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
ಕೊಠಡಿ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) ' 1 ದಿನಾಂಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಠೂ ಗಲ್ಲಿ 
7 3 Wis 3 CO — 
್‌ ಗಾ 
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ. ಮತ್ತು ನಿನಿಮಯ 
9 [ವನೋಷಾು ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 12 ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 27-08-2020 
Ni ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ § 
ಆಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತ ಆಜ 140,141 & 
pl ಬೆಳಗಾವಿ p ರ 18-05-2020 
ಗಾ Wy we ee id 


16,17,178 


ಬೆಳಗಾವಿ 


ಐಕ್ಸೈನ್‌ಷನ್‌ ಧರ್ಮನಾಥ ಸತನಟ್‌ 
ಹತ್ತಿರ ಶವಬಸವನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 
13 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ, 
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ 


“818 


5588 67056 


18-09-2020 


& [eee ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
14 |ಭಿಯಂತರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ 
ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, 


ಬೆಳಗಾವ 


2779 


18-09-2020 


ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯೂತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಳಗಾವಿ 


25300 303600 


01-09-2020 


ಅನುಬಂಧ 
E _ 
ಅಂತಿಮವಾ 3 
ಗಿ ಹಂಚಿಕೆ | ಬಾಡಿಗ ಮೂತ್ತ [ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಾಲತರೆ 
ಕ್ರಸಂ ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮ/ಆಯೋಗ ಪಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಲಾದ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4 ಗೊಂಡ 
ಕೊಡಿ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) ಭಿ ಲ ದಿನಾಂಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ನ 
7 p) 3 p; [3 7 
Tr sy 3) pe 
16 Rg ಯೋಜನೆ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾವ ಬೆಳಗಾವಿ 84 &85 [ನೀಸ್‌ ಮೇಲೆ 01-09-2020 
1. + A + — 
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಶೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ದೀಪಕ ಲೆಂಗಡೆ ಇವರ 
1 [ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ/ವಿಭಾಗ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ,ನಂ. 1382, ಲೆಂಗಡೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ 1ನೇ 812 26800 321600 | 01-09-2020 
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಡಿ ಕ್ಷಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕರ್ನಾವ ಮನಾ ಶೀಮತಿ ಕೌಸರ ಶಭ್ದಿರ ಇನಾಮದಾರ ನಂ:2344, 2ನೇ ” 
18 'ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಪರಿಶಿಪ್ಟ್‌ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾಂತೇಶ 221 17000 204000 07-09-2020... 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಳಗಾವ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ K ll. we 
po 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರ ನ ವೃವಸ್ಥಾವಗರು. ಡಿ ನಾಡಬಸಾವ್ಯ ನವನ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ 3ನೇ 
[ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆ ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ Bl, B2&Tp2 750 9000 18-09-2020 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಳಗಾವ 590010 
_ 
Se er NE Fx 
Rs Ft al ನಿಗಮು | ಶೀ ಜೆ ಎನ್‌. ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.236, ಸರ” i 
ಳಗ ಎ ದೇಡ್ಯರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನಂಃ॥ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ ಬೆಳಗಾವ Wy 1500 90000 | 01-೦9:2020 
[ಜಲ್ಲಾ ವೃವ್ಸಾಪಾಪು 7 —F ] 
ESE ಶೀ. ಜಿ. ಎನ್‌. ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ;2366, ಸೆಕ್ಟರ್‌ 
2 ರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಂ! 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ 123 23800 285600 | 01-09-2020 
SR 


ಅನುಬಂಧ 
ಅಂತಿಮವಾ ಹ 
ಗಿ ಹ೦ಚಿಳೆ | ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ 1ನ 3 | ಸೈಳಾಲತರ 
ಕ್ರಸಂ ಕಚೇರಿ/ನಿಗಮ/ಆಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಲಾದ] (ಪ್ರತ ತಿಂಗಳು ಸ ಗೊಂಡ 
ಕೊಠಡಿ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) Wyse ರ ದಿಸಾಂಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಳಲ್ಲಿ) 
7 p 3 3 4 [ 7 
i T ಅ 
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ, . 
2 ಗಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ/ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 106 & 107 15000 180000 | 18-09-2020 
~~ ಸ್‌ 
ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ 
334783 4017396 
SN 


ea oR 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-। (ಪು 
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಲಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ. 


ಕ 


ರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್‌ 64 ಕೆಎಲ್‌ಎಸ್‌ 2020 


ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದ. 
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಇವರಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 

H ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.10.2020. 

t 

ಶಿಣ್ಣ 

'ಜಫೆ 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 
(ಯತ್ನಾಳ್‌) (ವಿಜಯಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ1810ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ರವರ ಪತ್ರ 
ದಿನಾ೦ಕ:21.09.2020. 


* x 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡರ್‌ 
ಪಾಟೀಲ್‌ (ಯತ್ನಾಳ್‌) (ವಿಜಯಪುರ)-ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ1810ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ದ 


3 


ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: 
1. ಹಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ನಡಕ 
ಎಡಿಬಿ ವಿಭಾಗ, 
ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ 


ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ. 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
೯ದರ್ಶಿಗಳು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನೆ, 
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


[4 
1810 


ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಯತ್ನಾಳ್‌) 


(ವಿಜಯಪುರ) 
3). ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 29.09.2020 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ y ಉತ್ತರ 
(ಅ) |2019-20 ಮತ್ತು 2020- 


21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ 
ಸ್ನಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 


4 ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 
ತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ಲಿವೆ:- 


ನಿಧಿಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ fa ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಎಷ್ಟು, ಈ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ 

ಉಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 1 2019-20 299.67 

ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ, 2_| 2020-21 141.00 
ಹದು ಬಂದಿದೆ. 

(ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅನುದಾನ ! ಅಭುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 
ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕಾರಣಗಳೇನು, ಬಾಕಿ br ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿ.ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಥಠಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಸೇರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ | ಶೇ75ರಷ್ಟು ` ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದು ಉಳಿದಿರು 

ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

(ಇ) [ಸದರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ 
ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ| | 
ಇದೆಯೇ, ಹಾಗಿದ್ಮಲ್ಲಿ, ಈ| | "ಇಲ್ಲಾ 
ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ 
ನಿಲುಮೇಮ? 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್‌ 64 ಕೆಎಲ್‌ಎಸ್‌ 2020 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡರ್‌ ಪಟೀಲ್‌ (ಯತ್ನಾಳ್‌) ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 


ಪ್ನೆ ಸ 


1810ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. 


ಹೂರಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕ್ವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನೆಗೌಡರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಯತ್ನಾಳ್‌) ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1810ರ ಪತ್ರ ತ್ರದ ವಿಷಯ ಹೀಗಿದೆ: 


1 2019-20 ಮತ್ತು Fi 21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುಬಾನ ಎಷು ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ "ಬಂದಿದೆಯೇ, 


2. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅನುಬಾನ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


3. ಸದರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ನಿಲುವೇನು? 


| 


ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆಯೇ, ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ 


1. ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 


ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರಿವೆ:- 


(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಹ ವರ್ಷ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸರ್ಕಾರದರದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


1 2019-20 


299.67 


2020-21 


14100 | 


2. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ 
ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾಧಿಗಳ ಪಿ.ಡಿ.ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಸೇರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 


ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇ 75ರಷ್ಟು “ನೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಪಡೆದು ಉಳಿದಿರುವ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-2020ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ 
a; ರೂ.656.10 ಕೋಟಿಗಳಿದ್ದು, ವಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಸೇರಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 


ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ75 ರಷ್ಟು ಬ್ಬ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 


ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.656. 10 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ 


ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲು ಸಹಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ 


pe -21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ರೂ.150.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಆರ್ಥಿಕ 


ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಡಿಎಸ್‌ 57 ಕೆಎಲ್‌ಎಸ್‌ 2020, ದಿನಾಂಕ:18.09.2020 


ಎಕ್ಲಿ ತೆ ಸ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


1781 
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂ.(ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ) 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


29.09.2020 


೫ 


ಸ್ಸ 


[e280 


| ಮಾಡಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ 


ಡಾ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರ ವರದಿಯಂತೆ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ 


ಎಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೇಯೋಇ 72 ಯೋವಿವಿ 20050), ದಿನಾಂಕ:29.04.2008ರಂದು 


ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಫ್ರಾಡೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ | 


| 


ಆ) 


ಈ ಅಸಮತೋಲನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು 
ಸಮತೋಲನ ತಾಲ್ಲುಕುಗಳನ್ನಾಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆವಿಗೂ 
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆನು; 


ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ, 
ಯೋಳಜನೆಗಳಿಗೆ/ ಗಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಅನುಷ್ಣಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಭಂದ- 
1ರಲ್ಲಿ 


| 2007-08 ರಂದ 2020-21ನೇ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಅನುದಾನವನ್ನು 


ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ 
ವಿವಿಧ 


ಪಡಿಸಿ 


32 134 


ನಿಗದಿ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 


ಇ) 


ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ 'ಮಾಡಲು'| 
ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


21ನೆಳಿ 
ಅನುಭಾನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (ಇಲಾಖಾವಾರು 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಭಂದ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 


ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನೆ ನಿವಾರಿಸಲು 2007-08 ರಿಂದ 2020- 


ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ, 32 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 


ಈ) 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಎಷ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು 
ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ; | 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 


ಹಿಂ! 


ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದ, ಅತೀ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ 


ದಿನಾಂಕ: 23.1.2017ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಮಾನ್ಯ 


ಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಬದಲವಣೆಯಾಗಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 


ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ನಿವ್‌ 


ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್‌ ಕಂಹೋಸಿಟ್‌ 


ಕಂಹೋಸಿಟ್‌ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್‌ 


ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್‌ ಇಂಡೆಕCCDI) 
ಇಂಡೆಕ್ಟ(CCDD 


[ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಅಂದಾಜು 


ಅಃ 


೦ತ ಹಿಂದುಳಿದ 0.52-0.79 29 


ಅತ ಹಿಂದುಳಿದ 


0.80-0.88 24 
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NCS 


ಉತ್ತರ 


ಹಿಂದುಳಿದ 089-09. 


1.0 & ಸುಂಚ್ಯಾಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಸ 
ಮೀರಿ 


76 


175 *ಸಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ: 


ಸ್ರ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 


ಫೂ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವು ಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರ 


ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ 


ಅ ಇಲಾಖೆಯವರು ಖರ್ಚು 
ಉ) | ಮ್ರೂಣದ್ದಾರೆಯೇ; ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ Nese) 

ಕಾರಣವೇನು; ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಳಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು 

ಸರ್ಜ ಮಾಡಡೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಫೂ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವು 

ಆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ(೩)$€). ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಊ) | ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ 

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ; 
ಮತನ ತಾಲೂಫಿಗಳ | ರಾಜ್ಯದ ಅಸಮತೋಲನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2001-08ರಂದ 

ಅಭವೈದ್ಧಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು | ೨929-2॥ರವರೆಗೆ ರೂ3824685 ಕೋಟಿಗಳು ಹಂಚಿಕ, ರೂ2794943 
ಹು) | ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 

ವಿ ಕೋಟಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ರೂ.26259.31 ಕೋಟಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
§ | | ಪವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 


(ಪಿಡಿಎಸ್‌ 34 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 2020) 


24M 
ಪ್ಲ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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ಅನುಬಿಂದ-1 


ಡಾ ಡಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು:- 


ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆಗಳು 


3 ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ 

4 ವೆಗವರ್ಧಕ ಅಭಿ ೈದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 

5 | ಕೈಷಿ ಭಾಗ್ಯ 

6 | ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ 
2 | ತೋಟಗಾರಿಕೆ 


ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ 


7 
5 |ರಾಷ್ಟೀ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 
9 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
10 | ಪಿಎಂಕೆಎಸ್‌ವೈ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯೆನ 
11 | ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3 ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ 
A 
12 | ಮೇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
13 | ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೆ ಕೇಂದ್ರ 


ky 


14 | ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಉತ್ಸದಕರ ಮಹಾಸಂಘ 


15 | ಹಾಲು ಉತ್ಸಾದಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ 


16 | ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ - ಕೆವಿಎಎಫ್‌ಏಸ್‌ಯು - ಬೀದರ್‌ 


17 | ಡೈರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 


18 | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಬೀದರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು 


4 ರೇಷ್ಮೆ 


19 | ರೇಷ್ಠೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ 


5 [ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
20 | ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು 


6 ಮಿನುಗಾರಿಕೆ 
21 | ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 
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ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆಗಳು 


7 ಒಳಾಡಳಿತ 

2 | ಕೊಎಸ್‌ಎಫ್‌ಇ a 
8 ಸಾರಿಗೆ ಜ್‌ 7] 
23 | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ 

24 | ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ 

25 | ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 

26 | ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ 

9 | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 

21 | ಸುವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 

2೫ | ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು 

29 | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

30 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 

31 | ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಸಾಮಗಾರಿಗಳು ನಬಾರ್ಡ್‌ ನೆರವು 

10 | ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 

32 |ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು-ವಿಅಕಾ 

33 | ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕೆರೆಗಳ ಪೂರ್ವಸ್ಥಶಿ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ನೇತನ-ವಿಅಕಾ 


ಡಾ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಪರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌)-ಇ.ಎ.ಪಿ 


36 | ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿ 

37 | ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

38 | ಗಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಗಾರಿ-ನಬರ್ಡ್‌ 

39 | ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ 

1 |ವಸತಿ 

40 | ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ 

4 | ಭೂರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳು § § ] 
42 | ಆಶ್ರಯ-ವಿಅಕಾ ic | 
43 | ಇಂದಿರಾ ಅವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ-ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು 

44 | ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ (ನಕ್ಕೆ ಸಾಲ: 

45 | ಗಾಮೀಣ ವಸತಿ 

46 | ಪಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 
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3 ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆಗಳು 
ಸಂ. 
12 |ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 7 Ky RE 
41 | ಕೈಷ್ಣ-ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ | 
48 [ತವಾ 
49 | ವಶ್ಷೇಶ್ಷರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ gap 
50 | ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
51 | ಕಾಡಾ-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
13 [ಸಣ್ಣ ನೀರವಾರಿ | 
52 | ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಡಿಗಂಟು. 
14 | ಇಂಧನ 
53 |ಖದ್ಭುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ 
54 | ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಥಾಂಗಳಿಗೆ ಭಿಂಡವಾಳೆ 

| 15 [ಜಾಣಿಜ್ಯ ಮೆತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ 
55 | ಹೊಸ ಜೌದ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನ 
56 | ನೇಕಾರರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 
57 | ನೇಕಾರರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಸಿ 
58 | ವೇಗವರ್ಧನಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
16 | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
59 |ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

60 | ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕ 
61) | ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ - ಬೀದರ್‌-ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
62 | ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೆ 
17 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
63 |39 ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ಪ್ರಾಆ.ಕೇಂ.ಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ 
64 | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರಯೌಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿ 
65 |ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ 
66 | ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರಾರಕ್ಳಭ-ವಿಅಕಾ 
67 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ (ರಾ.ಆ.ಅ) ಸ 
68 ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 
69 |ಆಸ್ತತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನಶೀಕರಣ 
70 | ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ 2013-14 


Page ತ of 13 


ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆಗಳು 


ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು - ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ 


ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ 


ಪಂಚಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಜಿಬಿವಿ ಮಾದರಿ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 


74 |39 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಸಂಕೀರ್ಣ 
75 | ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನ 
76 | ಪೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
71 | ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆ(ನಬಾರ್ಡ್‌) 
78 | ಶಾಲೆಯ ಸೌಲಬ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 
7) | ರರಜ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾಣ ಸಮಾಜ 
80 |ಸದನಿ ಸಣರ್ವ ಪಗೀಕ್ಷೆ 
8 | ಪೌಢಶಾಳಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆ (ನಬಾರ್ಡ್‌-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) 
| 2 ವಿಧ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
4 [ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಸೊಸೈಟಿ 
84 | 13-ಹೆಆಅ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ - (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ) 
85 |8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್‌ 
56 |ಪಣ್ಣಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭ - ಕೆಜಿಬಿವಿ ಮಾಡರಿ-ಎಸ್‌ಡಿ.ಪಿ 
87 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕಲಿಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
88 | ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು-ಕೆಜಿಬಿವಿ ಮಾಡಲ್‌ ಎಸ್‌ ಡಿ ಪಿಗಳು 
89 ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಜಾಗೃತಿ 
90 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಛತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ 
91 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ p 
92 | ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ(ಆರ್‌ ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ಎ) 
೪3 | ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಜಾಗ್ಯಕಿ 
19 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 
94 | ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು KW 
20 |ಕಾರ್ಮಿಕ' 
95 110 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 
96 | ಮಾಡ್ಕುಲರ ತರಬೇತಿ 
97 | ಕರ್ನಾಟಕ-ಜರ್ಮನಿ ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ 
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3 ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆಗಳು 
ಸಂ. 
98 | ಐಟಲ ಕಟ್ಟಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ — ಆರ್‌ಐಡಿಎಪ್‌ 
99 | ಉದ್ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
100 | ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
101 | ಹೊಸೆ ಖಾಸಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ 
102 | ಔದ್ಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
21 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 
10 | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 
102 | ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 
22 | ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
103 [ಸಶಕ್ತ ಗುರಿಪಿಗಾಗಿ ಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಎಸಡಪಿ | 
104 | ಎಸ್‌ಎಚಜ್‌ಜಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಭೆತಿ ಕೇಂಡ್ಸ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
105 | ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ವಿಅಕಾ 
106 | ದೇವದಾಸಿಯರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
i 107 | ಸ್ಪೀಶಕ್ತಿ ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ 
108 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 
23 | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
109 | ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ಬ್ಯೂರೋ 
110 | ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ 
11 | ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
12 | ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
24 | ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ 
113 | ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
25 | ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
114 | ಮಾ.ತಂ.ಪ್ರಮೋಷನ್‌ & ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
H15 | ಮಾಹಿತಿ ೩ ಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಾಸಂನಿ) ನಿಯಮ 
116 |2ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್‌ ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
117 | ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 
118 | ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
19 | ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ 
120 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಧಿ ಟೆ ಫಿಸ್ಟ್‌) 
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ಇಲಾಖೆ/ಯೋಜನೆಗಳು 


121 | ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಸಿಟಿ) ನೀತಿ 


26 | ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ಸ್ರ ಜಾತ್ತು 


122 | ಸಾಮಜಿಕ ಅರಣ್ಯ 


27 | ಜಲನಾಯನ 


123 | ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ 


124 | ಜಲಸಿರಿ 


125 | ಜಲಾನಯನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ 


126 | ಸಮಗ್ರ"ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣಾ 


28 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
127 | ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಜಲ ವಿಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ-ಇ.ಐ.ಪಏ 


128 | ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ - ಇ.ಎ.ಪಿ 


129 | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇ.ಎ.ಪ 


29 | ಸಹಾಕರ 


130 | ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು 


30 | ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
131 | ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 


132 | ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 


31 | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


133 | ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


32 | ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 


134 | ಅನುಚ್ಛೇದ 37ಜೆ - ಹೈದಾರಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಚಕ್ಕೆ ಗುರುತಾದ ಪಶ್ನೆ 17೫ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ) 


2007-08ನೆ ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21ನೇ ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 32 ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ 134 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ/ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
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ಹ ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿಶೇಷ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2007-08 ರಿಂದ 2020-21ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ವ ಇಲಾಖೆಗಳು 2007-08 | 2008-09 | 2609-10 | 2016-1 2011-12 2012-13 2013-14 
ಸಂ, 
1 [ಕಷಿ ಭತ 1000.00 | 7925.60 | 7000.00 | 512200 2500.00 4500.00 | 7500.00 | 
2 | ತೋಟಗಾರಿಕೆ 1400.00 | 5400.00} 550000 | 1066600 1150.00 $300.00 | 1500.00 
3 [ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ 4000.00 | 660000 | 136900 | 1400.00 1400.00 | 1200.00 fj 
4 ಶೇಷ್ಠ KU REA 
5೩ ಮಾರುತ ನ 
6 ಮಿನುಗಾರಿಕೆ 
7 | ಒಳಾಡಳಿತ 3500.00 2320.00 2000.00 2000.00 | 1500.00 
8 [sof 1000.00 | 10000.00 | 7500.00 | 750000 7500.00 6000.00 | 4500.00 
9 | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 1250.00 2300.00 | 2050.00 8000.00 18000.00 | 1500.00 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ 
10 2500.00 | 6624.36 | 4974404 | 4322125 40216.00 31444.00 | 2920.00 
ರಾಜ್‌ 
7% |ವಸ ]0000.00 {3819.00 | 3370.00 | 32858.00 40918.00 32056.00 | 2460.00 
12 | ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 3000.00 | 35000.00 | 28500.00 | 37882.75 5250.00 54000.00 | 6800.00 
13 | ಸಣ್ಣ ನೀರವಾರ 5000.00. | 5000.00 5000.00 | 4000.00 
14 | ಇಂಧನ ವ್‌ 25000.00 | 20000.06 | 2000.00 | 10000.00 9900.00 15000.00 | 1726000 
15 | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ 5500.00 | 307000 0.00 | 1060.00 5200.00 5100.00 | 4500.00 
a Ho aise 
16 | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 475000 | 1430.00 | 000.06 | 14250.00 21909.56 19000.00 | 2180.00 
ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ] 
17 2000.00 | 7501.00 | 10147.00 | 1000.00 4500.00 6000.00 | 7000.00 
ಇಲಾಖೆ 
18 | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ 10000.00 | 1496866 | ISH | MINOMG 1700.00 2350.00 | 2130.00 
19 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ |] 
20 | ಕಾರ್ಮಿಕ 1000.00 | 1330.58 | 4600.00 | 4000.00 4110.00 3500.00 | 3000.00 
21 | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ 5000.00 | 10730.00 | 2060022 | 25000.00 2000.00 
22 | ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ 3000.00 | 6200.00 | 5980.00 6900.00 6400.00 | 6400.00 
23 | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 2000.00 | 3000.00 8010.00 10000.00 | 12000.00 
24 | ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ | 6000.00 | 4000.00 
25 ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 2000.00 | 2000.00 
26 | ಆರಣ್ಯ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 2074.76 | 2000.00 | 200000 2000.00 1 
27 | ಜಲನಾಯನ 5399.00 | 4000.00 | 2500.00 
28 | ನಗರಾಭವೃದ್ಧ 10800.00 10000.06 5000.00 | 3500000 
29 | ಸಜಾಳರ 
30 | ಔಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 
31 
ಇಲಾಖೆ 
ಯೋಜನೆ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 
32 ಈ ನ್‌ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 
ಒಣ | 15715000 | 25473356 | 257882.97 | 258400.00 | 29756356 268000.00 | 292560.00 


ಅನುಬಂಧ-2 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2007-08 ರಿಂದ 2020-21ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 


ಅನುದಾನ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
¥ ಸ್ಸ್‌ 3 2020-21 
ಘ್‌ ಇಲಾಖೆಗಳು 2014-15 2015-16 2016-17 207-18 2048-19 2019-20 (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಟ್ಟು 
ಸ 
ಸಂ. ಆಯಾವ್ಯಯ) 
[We 3720.00 | 2000.00 | 20000.00 | $800.00 | 1529100 | 10820.00 124578.60 
3 | ತಟಗಾರ $00.00 1200.00 | 481600 | 497900 | 344300 | 5960400 
3] ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ | ರ್‌ 15969.00 
4 ಕಷ್ಠ 000 
5 [ಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 000 
6 | ಮಿನುಗಾರಿಕಿ 0.00 
7 | ಒಳಾಡಳಿತ $00.00 | 1560.00 | 1500.00 | 1500.00 140.00 314.00 | 17171400 
$ |v 300.00 | 4500.00 | 0000.00 | 1650.60 | 15000.00 | 1472700 | 629800 | 12332500 
9 | ತೋಕೋಷಯೋಗಿ $960.00 | $000.00 | 2450000 | 3000000 | 3026700 | 37070.00 | 2784.70 | 26258170 
ಜಾ EI 
10 9680.00 | 4700100 | 60000.00 | 63500.00 | 5698.00 | 62592.00 | $1973.00 | 636483.65 
ಪಂಚಾಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ 
i |aಸs 40005 | 3000060 | 3000000 | 3800.00 | 1ASAh0 | 18007.00 | 1500.00 | 37811100 
12 | ಜಲ ಸಂಪನ್ನೂಲ 2000 | asiono | asaono0 | 5350000 | 56918.00 | 6015.00 | $5607.20] 67882295 
Fe 1 ಭಾ 
15 | ಸಣ್ಣ ನೀರವಾರ 1000.00 | 2000.00 | 5000.00 $000.00 | 300.00 | S4S0000 
14 | ಇಂಧನ $898.00 | 1000.00 | 16060.00 | 1500.00 | 1401360 | 19137.06.| 1467800 | 2079860 
15 | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ 2100.60 | 300100 | 3000.00 | 1800.00 3427100 
16 | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 7200.00 | 15000.00 | 18000.00 | 000.00 | 873700 | 355100 | 2485.70 | 17298326 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ 
17 ಭು 4150.00 | 17000.00 | 3500.00 | 18300.00 | 26153.00 | 29455.00 | 18505.00 | 17421100 
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
— 
18 | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ IN60.00 {$300.00 | 1200000 | 620000 | 3459.00 | 8846.00 | 2830.00 | 16426737 
19 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 4500.00 | $000.00 | 1000000 | 700060 | 5389.00 | 359700 | 3548600 
26 | ಕಾರ್ಮಿಕ 1520.00 | 5000.00 | 3000.00 | 3400.00 3360.58 
೫ | ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ 9273022 
22 | ಮಹಾ ಮತ್ತು ಮಳ್ಳಳ ಅಭಷ್ಯದ್ಧಿ | 216000 | 50046 | 50000| 3600.00 | 360000 | 3600.00 | 2000.00 | 5084000 
23 | ಪ್ರಷಾಸೋದ್ಯಮ 5040.00 | 8400.00 | 12500.00 59950.00 
24 | ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2500000 
25 | ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ $40.00 | $00.00 | 150000 | 700.00 7840.00 
26 | ನರ್‌ ಬೇವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 807476 
ಪರಿಸರ - 
7 | ಜಲನಾಯನ 20.00 11979.00 
38 | ನಗರಾವ್ಯದ್ಧಿ 19800.00 $0600.00 
29 | ಸಹಾಕರ 100000 | 760.00 | 55600 2316.00 
30. | ಕತಲ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ N ಗ 3000.00 | 372200 | 372200 431400 | 1475800 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ 
31 $000.00 | 8000.00 | 503200 | 8296.00 100 | 3232900 
ಇಲಾಖೆ 
ಯೋಜನೆ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ 
32 ಫ್‌ 2178100 2178.09 
ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 


300000.00 | 300700.00 | 301002.00 | 241330.60 {| 3582173.09 


ಒಟ್ಟು | 122848.00 | 230002.00 | 30000040 


ಅನುಬೆಂಧ-3 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 


ಇಲಾಖೆಗಳು 


ಇಲಾಖೆಗಳು 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಭೆಕವಾಗಿ ಅ 
ಇಲಾಖೆಯವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ 
ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನು; ಆಯಾಯ 


ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುಥಾನೆಷ್ಟ; 


ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆ 
ಆಲಾಖೆಯವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ; 


at | 
ಇ 


ಪತಿ ಷಃ 
ಪ್ರಿ ವರ್ಷ 


ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು 250 
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ | ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಸದರಿ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 95 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳು 
ಸ್ಟೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನುದಾನವು 


ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಣಕಾಸು 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತೋಟಗಾರಿಕೆ 


ನಿತಷ ಅಂಪ್ಯ್ಯೂ ಮೋನು 7007-08ನೇ 
ಸಾಲಿನಿಂದ 2020-21ನೇ 
ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ರೂ.38909.55 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಡ್ಗು, ರೂ.37214.42 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತೆ. 


ಬಾಲಿನ ಸೆಪ್ಪೆಂಬಲ್‌ 


ಲಕ್ಷಗಳ 


ವರ್ಷಾವಾರು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು 1 


ಅಖೆವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತೆಟೆ.(1.»5c) 


ಒಳಾಡಳಿತ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ: ಮತ್ತು 
ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು 
ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ 'ಮಾಡಲು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೊಲೀಜ್‌ ವಸತಿ ಮತ್ತು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 


ಇವರಲ್ಲಿ. ಠೇಭಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ 
ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉದ್ದ; ವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಾರಿಗೆ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 


Ks 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ವಸಡಲಾಗಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು -- 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 


ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ು 


[¢ 


(@L 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು 


ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಕಾರಣ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು :- 
ವೆಚ್ಚವಾಗದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ 


ರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2019-20ನೇ 


| ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 


ಮ) 


ಏರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು: 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅ 

ಸ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 

ಅಲಾಖೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ; 

ಸಂ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು 
ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನು; ಆಯಾಯ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ; 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
ಅನುದಾವು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಖಜಾನೆ-02ರಲ್ಲಿಯೇ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಭರಿಸಲಾಗುತ್ತೆದೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ಖಜಾನೆ-02ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ:- ಅಂತೃಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ರೂ877 ಕೋಟಿಗಳ 
ಪ್ರಕಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು | ಅನುದಾನ ವೈಪಗತವಾಗಿರುತ್ತೆದೆ. 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ:- 
ಆಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು | ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಗೆ 
ಕಾರಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು | ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

1 |ಪಸತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು | ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

8 | ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ:- ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ:- 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20ನೇ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು | ನಿಗಮವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರರಿಗಳಿಗೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ 
ವೆಚ್ಚಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ | ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ | ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಸರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆಹ್ಲಾನಿಸಿದ್ದ, ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು 
ಪಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ್ದಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ 
ತಿಲ್ಕು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

9 ಸಣ್ಣ ನೀರವಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

10 | ಇಂಧನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು | ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

11. | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


12 


ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನತೀಕರಣ :- 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ 


ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ/ಉನ್ನಶೀಕರಣ pe 


ತ್ರ 
ಉದ್ಭ ವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇಲಾಖೆಗಳು 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವನ್ನು Fs ae ಅ 


ಇಲಾಖೆಯವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ; 
ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಿವೇನು; ಆಯಾಯ 


ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆ ಅನುಭಾನವೆಷ್ಟು; 


ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುಜಾನವನ್ನು ಆ 
ಇಲಾಖೆಯವರು ಮುಂದಿನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 


ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಣಕಾಸು 


ಅಥವಾ 


ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ; 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ 
ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈೈಟಿ:- 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ನಿರುವ ಅನುದಾನವು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ| ಟಸ್ಟ್‌:- 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಅನುದಾನವು 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ದ್ವಿಶೀಯ ಹಾಗೂ 
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದರಿಂದ 


ಅನುದಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ತೃತೀಯ ಹಂತದ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 


ಉದ್ದವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟಿಸ್ಟ್‌- 


ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಢ 
ಶಿಕ್ಷಣ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂಥ 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಫೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 


ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ 


15 


ಕಾರ್ಮಿಕ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


16 


ಪ್ರಕತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 


ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


17 


ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ 
ಅಭಿವೃದಿ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆನುದಾನವು 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


18 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 


ಪ್ರಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 
ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ 


20 


ಸಹಾಕರ 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು 


ಪ್ರತ ವರ್ಷ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 


ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನಮ್ಮ್ಗ "ಳೆ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆ 
ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ; kl 
ಸಂ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು 
ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇನು; ಆಯಾಯ 
§ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ; 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 

21 ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 2011-12 ರಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರೂ.853.50 ಲಕ್ಷಗಳ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 
ರೂ.17605.66 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ರೂ.16752.36 ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.2053.50 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

22 | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಕಿ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುದಾನವು | ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರೂ.229.36 ಲಕ್ಷಗಳ | 

ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, | ಅನುದಾನವನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.2229.36 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


1 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 50 ಮೆಟಿಕ್‌ ಪೂರ್ವ/ನಂತರ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೈಕಿ 23 
ಮುಂದುವರೆದ ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 


(ಚಳ್ಳಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ 17816 ಉತ್ತರ) 


ka dk 


ಅನುಚಿಂಧ-4 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2007-08ರಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 


ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ:- 


ರೊಸೋಟಿಗಳು 
ಬಣ್ಣ 
ಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಒಃ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ವರ್ಷವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೆಚ್ಚ 
ಸಂ ಶಿಲ್ಕು ಅನುದಾನ 4 ಇವಾರು ಇವಾರು ವೆಚ್ಚ 
ಬಿಡುಗಡೆ 
1 {2007-08 1571.50 0.00 157.50 827.93 808.48 52.68 97.65 
2 [2008-09 254734 000 | 25434 | 136926 | 115394 5375 | 8427 
3 [2009-10 2578.83 0.00 | 25783] 7 15430 671 89.14 
4 | 2010 2584.00 0.00 2581.00 192447 | 176259] TAA 91.59 
5 [200-12 | 2975.64 0.00 | 2984.14 | 2529.99 | 2200.16 84.78 $6.96 
6 | 2012-13 2680.00 0.00 | 2680.00 | 2464.83 | 240292 91.97 97.49 
7 | 2013-14 2925.60 0.00 | 2925.60 | 2053.65 | 206756| 7020 100.68 
8 [2014-15 122848 |  000| 226018 | 137054 125657] 6045 9168 
9 2015-16 2300.02 0.00 | 2300.02 | 196749 | 1805.42 85.54 91.76 
10 | 2016-17 3000.00 0.00 | 299683 | 275304 249259 9180 | 90.54 
1 | 2017-18 3000.00 0.00 | 29792 | 2546] 249677| 8550 | 9807 
AR il. 
12 [2018-19 | 300700 | 55277 3533.97| smi] 297997 9259 9040 
13 | 2019-20 3010.02 | 548.05 | 359425 | 287517] 313004 | 7088| 10800 
ಸ 
2020-21 Tr 
14 2413.30 | 285.97| 2699.26 | 26522| 1599 982| 60.02 
(ಜುಲೈ-2020) 

ಒಟ್ಟು 35821.73 1386.79 3824084 27949.82 | 26259.31 73.07 93.95 


ಪಕ್ಕ ಸರು್ನರ ಗಣ ನರ 


ಹೇಸ 


Pk 


ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಭಾಗ. 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560001, 


ದೂರವಾಣಿ 080-220321477, ಕ ಇಲಾಖೆ 
ಇಮೇಲ್‌ ; dಯಟಂdಪpnsilcom [ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೊರು. 
G5 'ಸಂಸ್ತ ಎಡ 34” ಎಸ್‌ಜಿಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ: 08 ಆಕ್ಟೋಬರ್‌ 2020. 
ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ Hs ರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂ.(ಹೊಳಲ್ಳೆರೆ) ಇವರ 
ಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1789ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ "ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
15ನೇವಿಸ/7/ಪ್ರ.ಸಂ.1781/2020, ದಿನಾಂಕ: 09.09.2020. 


po 


n 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:29.09.2020ರಂದು 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ /ಸಂಖ್ಯೆ1781ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ (ಕನ್ನಡ-5ಪ್ರತಿ) ಯನ್ನು 


ಪ್ರತಿಯನ್ನು. 
3. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, .ವಿಧಾನಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು | 


4. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ pris ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 156 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ. 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸೆದಸ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್‌ ಎಂ.ವೈ, (ಅಪ್ಪಲ್‌ಪುರ್‌) 


ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಫ 
ತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ 1780 ಕ್ಕೆ 
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿ: ೫) 


೪ 


ಎಂ.ವೈ. (ಅ ಅಷ್ಪಲ್‌ ಲ್‌ಹುರ್‌) ಠವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರು 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1780 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


N: 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಗುರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಕನಾನಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸ 


1780 


ಚಿ 


ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್‌ ಎಂವೈ. (ಅಷ್ಟಲ್‌ಪುರ್‌) 
ಮ ದಿನಾಂಕ : 29.09.2020 
ಘತ್ತರಸಾವ್‌ಸಚವರು ಈ [ಪಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು | 
ad 
ಪ್ರತ್ರೆ ಉತ್ಸರ 
ಅ) | ಅಫಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಬುರಗಿ | ಅಫಜಲಪುರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ, 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಷರಹತಾಬಾದ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಥರ್ಮಲ್‌ ವಿದ್ಧುಶ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 
(ಥರ್ಮಲ್‌ ಯೋಜನೆ) ಸ್ಥಾಫರ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫರಹತಾಬಾದ್‌ ಹೋಬಳಿಯ 
ನದಿಸಿನ್ನೂರು. ಕಿರಣಗಿ ಮತ್ತು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ 
ವಿದ್ಧುತ್‌ ಘಟಕ ಮಾಡಲು 160 ಎಕರೆ 3 
ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧೀಕಾರಿಗಳ 


ಪನೆ 


ಸ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಮೂಲಕ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 

(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಭೂಸ್ತಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹಳೇ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 184 ಪ್ರಕಾರ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಭೂ-ಸ್ಪಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ | 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಎತರಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಬಾಕಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅ) | ಫಲವತ್ತಾರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂ-ಸ್ಪಾಧೀನದಿಂದ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿಯೇ ಹೊರತು 
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಳೆ | ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 
ಹೊಗುತ್ತಿರುವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳ 
ಬಂದಿದೆಯೇ ; ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 

ಇ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಾನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು Pಂ॥tion 
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ನದ | €0೧ಂ| ಔಂad ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ 


ಲೆ 
ಲೆ 
ದ 


ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೆ 
ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ 

ಆಗುವ ದುಷ್ನರಿಣಾಮಗಳು ಸರ್ಕಾ 
ಗಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ; 


SE A 


ಸ್ಕಾ ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 


lv 


ಈ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂ-ಸ್ಥಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತಹ ಭೂ 
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2010ನೇ 
ತಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 9 (ವಿವರ | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ 
ನೀಡುವುದು) ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಒಪ್ಪಿ 
k ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಭೂ 
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮುಖಾಂತರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ 

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪಸ್ತುತ ರೈತರಿಂದ ಸ್ಥಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನು 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಎನರ್ಜಿ 156 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಎಸ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) ಖಿ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದ 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂ 


(ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿ 


ಸ್‌ 


ಕರ್ಫಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿಪಾಲಯ: 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ಸ್ಪರಾದ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ಡಿ.ಸಿ. (ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 640 ಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 


kkk 

ಫೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ಡಿ.ಸಿ. 
ಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 640 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರಶಿಗಳನ್ನು 
ರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


N: rovoploge—— 


(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಗೌರಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ] 640 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ಡಿ.ಸಿ. (ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 129.09.2020 
ಉತ್ತರಸಾವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ok 
ಪ್ರಶ್ರೆ f ಉತ್ತರ 
ಅ) | ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿ 
ಬರುವ ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿ | ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ (ಸಿರಿವಾರ) ಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ 


ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ (ಸಿರಿವಾರ)ುಯ 


220K೪ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪ. ಕ್ರೇಂದ್ರವನ್ನು 


ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು; 


ಆ) 


ಸದರಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 
ಅನುದಾನವನ್ನೇಸಾದರು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ' 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುನ 
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 


H 


ಇ) 


ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸು 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಹಾ 
ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 
(ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


[1 


220 ಕೆವಿ. ವಿದ್ಯುತ ಉಪ 


ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕ.ವಿ.ಪ್ರನಿ.ನಿ.ಯ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ನಯ 


ತೆರೆಯಲು ಯಾವಾಗ ಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22.9.2018 ರಂದು 


ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತದೆ. ' 

ESTES | 
ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ 
ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕ.ಏ.ಪ್ರನಿ.ನಿ.ವತಿಯಿಂದಲೇ 
ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಹೋಬಳಿ 
ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ: 38,45 & 
46 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20-00 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ರವರು ದಿನಾಂಕ:28.07.2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನು- 
ಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನು 
ಕವಿಪ್ರನಿನಿಗೆ ಹೆಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 


ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 220ಕೆವಿ 
ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 66ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಸ್ತೃತ 
ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ದಿನಾಂಕ:16.09.2020ರಂದು 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


2- 


ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ,  ಕಾರ್ಯಾಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ 
ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಎನರ್ಜಿ 149 ಪಿಪಿಎಂ 2020: y 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯಸರಪ್ಪ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 172 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


Kn 4 
ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ 
ಪ್ರಶ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 1912 ಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 
ವಿಶಾಸಿ 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ನಾಸಿ, 
N- roa 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಗೌರಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ಕನಾ 


ಕ ವಿಧಾನಸ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


1912 


ಸಡಸ್ಕರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


29.09.2020 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಸೇಹಸೇಸೇ 
ಪ್ರೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) |ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ 
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಗಳನ್ನು 
ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು | ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ 
ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ಅರ್ಜಿದಾರರು 
ಆ) ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ 
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಯ| ಠೇವಣಿ ವಂತಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಎಷ್ಟು; ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬಹುಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

2 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಸ್ಥಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ 
ಸದರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೊಂದರೆ |ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು 
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ 

ವತಿಯಿಂದಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಇತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಸ್ವಯಂ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ 
ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ 
ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ದರ್ಜೆ-1 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಠೇವಣಿ ವಂತಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ SE ue 
IN ge ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
MS Mp: ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅಃ ಹ ಸ್‌ pe 
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ 9 ಮ ನ ಹ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 172 ಪಿಪಿಎಂ 2020 ಟೆ pS ಅಯೆೊನೆಕ್ಷ 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪು “ದ್‌ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 145 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೆವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) 

ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 155 ಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
koko 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು 
(ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುಳುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 155 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


N- rorandon—— 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಗೌರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


[: 155 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ಎಂ.ಪಿ. (ಮಡಿಕೇರಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು p ಮಾನ ಮುಖನ ೦ತಿಗ ಛು ಸಾ 
8M bes bc. side ಸಾ 
kk 


ಪತ್ತೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


5) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವ ಬೆಳೆ 
ಬೆಳೆಯಲು ಇವರುಗಳ ಪಂಪಸೆಟ್‌ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ನೀಡುತ್ತಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಲ 


ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು 
ಬೆಳೆನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ 
ರೈತರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 
ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು; 


Jaded ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಸಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ಸರಿಗಳು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್‌ 
ಫ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಫೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಭುಶ್‌ ಬಿಲ್‌ನೀಡಿ 
ಹಣ ಪಾವಶಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಇತರೆ ಬೆಳೆ 
ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ 10 ಹೆಜ್‌ಪಿ ವರೆಗಿನ (10 ಹೆಚ್‌ಪಿ ಯೂ 
ಸೇರಿದಂತೆ) ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಥಾ.ವಿ.ಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 
ಆದೇಶದಂತೆ 10 ಹೆಚ್‌ಪಿ ವರೆಗಿಷನ ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ 
ಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಖಾಸಗೀ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ಸರಿಗಳು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್‌ 
್ಲಾಂಟೇಷನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥದ 
€ರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 10 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಏದ್ಧುತ್‌ ಬಿಲ್‌ನೀಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇ) 


10 ಹೆಚ್‌ಪಿ. ಒಳಗೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನೀಡುವಂತೆ 


(ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು); 


ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆದೇಶ | 
ಜಾರಿಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 'ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಬೆಳೆಗಾರರ 0 ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ವರೆಗಿನ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ 
ಏದ್ಗುತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರು ಪಾವಶಿಸಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಥೂಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಇಂಧನ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಯೋಜನಾ 
ಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 

'ನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. | 


-2- 


ಈ) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು 
ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪವರ್‌ 
ಸ್ಟೇಷನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ಹಿಂದೆ 
ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಈ. ವರೆವಿಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾರಣವೇನು ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 
ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವಾಗ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ; 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರಲು- 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಾನಗಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 66A1 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿದ್ಧುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಮುಂದೆ 
ಇದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 6611 ಕವ 
ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಭುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ 


ನಿಯಮಿತದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಉ) [ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 


ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ; ಈ | ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ; ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು (ಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 9 
ಸಂಖ್ಯೆ; ಎನರ್ಜಿ 145 ಪಿಪಿಎಂ 2020 ಬಾನೆ 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) 3 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ನ ಸದಸ್ನ್ಮರಾದ ತ್ರೀ ಅಪ್ಪಚ್ಚು (ರಂಜನ್‌) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 155 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 


[2 [) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಜಾನ ವಿವರಗಳು 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ155 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ 

ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆಯಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 

1 T 
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2015-i6 | 2016-17 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 
4 
| | ಸ 

1 |ಡ.ಡಿಯುಜಿಜೆವೈ 0 [) 270.37 127.21 | 780.79 682 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ee —— 

2 |ಐಷಿಡಿಎಸ್‌ 0 116.29 | 232.08 206.75 695 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಡಿ.ಡಿ.ಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆರ್‌. ಎ.ಹಿ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನ್ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ 


5 [ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ 124.57 [) 0 112.12 0 [) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ee) 


ಸೂಚನೆ: ದಿ.ಡಿ.ಜಿ : ಮೆ ಸ.ಸ. ರವರು ದಿನಾಂಕ: 29.03.2016 ಮತ್ತು 05.01.2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 529.74 ಮತ್ತು 529.74 ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ. 1059.48 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನುಬಾನ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರು: ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೋ-ರೇಟಾ' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 


ಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿ. 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 164 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ। 


ೈಭಾದ ಶೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ 
ಜೇ 18 
Ke) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) ರವರ 


3 


ಬ 


1 ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುಫ 
ಧು 


ಗ್ಗೆ 


koko 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ 


ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿ: 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸ 


ಲ; 
ಲ್ಲ: 
ಜು 


ದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 1831 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


A 
ಬ 


ಲಟಿದ್ದೇನೆ. 


ಬಿಪಿ" 


N- ro 9dogp—— 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳೆಗೌರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


Mas 


ತ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1831 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | p | ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ . : | 29.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
KEE 
ಪ್ರಶ್ತೆ ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯತ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಎಷ್ಟು 
ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ; 


ಆಳಂದ ನಾಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಮೆ.ವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಸೋಲಾರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಈ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಷ್ಟು; ಎಕರೆ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ; 
ಈ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 


ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸದರಿ ಯೋಜ್ಛನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 
ಖರೀದಿಸಿರುವುದಿ್ಲ. 


ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು। ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕೆ ಭೂಸುಧಾರಣಾ 
ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಫಡೆಯುವುದು ರೈತರು/ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರದ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ) 


ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್‌ 
ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 


ಆಳಂದ ತಾಲ ಕ್ರೈಡಲ್‌ ನಿಂದ ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವ ರೈತರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುಸ ಗುಂಡಪ್ಪ (ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ ಮೆ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಎಸ್ಕೋಟ್ಟೀಂ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್‌ 
ಸೋಲ್ಯುಷನ್‌ ಫ್ರೈ. ಲಿ) ರವರಿಗೆ ಜಿಡಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಮಾಲಿಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 
ಜಮೀನಿನ ಸವೆಕ ನಂ.58 ರಲ್ಲಿ 1 ಮೆವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು (ಟೆಂಡರ್‌ ನಡಿ ಮೆ। ರಿನ್ಯೂ ಸೋಲಾರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿ, (ಎಸ್‌.ಪಿವಿ ಮೆ। 
ತರುಣ್‌ ಕಿರಣ್‌ ಭೂಮಿ ಪ್ಯೈಲಿ.) ರವರಿಗೆ ಗೋಳಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20 ಮೆವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಸೌರ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


೩ 


2 


ಈ) 1 
| 
ಸದರಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ 
ಗಳಿದ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: |; 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
NR i 
ಉ) 


ಸದರಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 

ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ 

ಮಾನದಂಡಗಳೇನು 

(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
\ 


' 


ಸದರಿ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಉತಾ 


ವ 


ದನೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತನ ವಿವರಗಳು 


ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
ಕ್ರಸಂ ಕ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್‌1 ಪ್ರತಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೋ 
ರ ಹೆಸರು ಯೋಜನೆ ಯೂನಿಟ್‌ ಡಾಗಿನಿಂದ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖರೀದಿ ದರ/ದ ವಿದ್ಯುತ 
ಮೆ.ವ್ಯಾ. ನಲ್ಲಿ | ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ |ಮಿ.ಯೂ.ನಲಿ 
1 ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 1 4.36 2.40 
ಗುಂಡಪ್ಪ  (ಎಸ್‌.ಪಿವಿ 
ಮೆ। ಗ್ಲೋಬಲ್‌ 
ಎಸ್ಕೋಟ್ವೀಂ 
| 
ಸೋಲ್ಕುಷನ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ.) 
2. ಮೆಃ ರಿನ್ಯೂ ಸೋಲಾರ್‌ | 20 4.86 109.12 
ಪವರ್‌ ಪ್ರೈ ಲ್ಬಿ 
(ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿ ಮೆ ತರುಣ್‌ 
ಕಿರಣ್‌ ಭೂಮಿ ಪ್ರೈಲಿ.) 
ಸೌರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಸೌರ ನೀತಿ 204 ರಲ್ಲಿರುಃ 
ಮಾನದಂಡಗಳಂತೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. 


1 ಭೂ ಮಾಲಿಕತ್ವ ರೈತರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಡಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಹಂಚಿಃ 
ಮಾಡಿದ 1 ಮೆ.ವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ಘಟಕವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಃ 
ಹಾಕಿದ ದಿಸಾಂಕದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಾಗೂ 

2. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಡಿ ಮೆ ರಿನ್ಯೂ ಸೋಲಾರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈಲಿ, (ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಮೆಃ ತರುಣ್‌ ಕಿರಡ್‌ ಭೂಮಿ ಪ್ರೈಲಿ) ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ 20 ಮೆ.ವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಸೌರ ಘಟಕವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಖರೀದಿ ಒಪ್ನಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ iz 
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೆದರಿರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
\ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/ಮಾನದಂಢಗಳನ್ನು 
: ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 164 ಪಿಪಿಎಂ 2020 / 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರೆಪ್ಪ) pL 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


PR ಅನುಬಂಧ-1 
Details of Solar Power Project Allotted/Commisssioned under various category in Alanda Taluk, Katburgi District 
Commissi Power ಸ Precent 
SL | NameoftheAllotte ಗಾ ond | Loavate | Purchase ಸ Lec PPA | tarifas | yage Commisclo | Comission Category 
No, inMW Capacity Agreement pate LOA ESCOM per ning Date ed Date 
in MW date ESCOMs 
ನ | Land Owning 
1 |Mallikarjun Gundappa 1 1 16/03/15 02/07/15. | 27/08/15 84 GESCOM 4.36 Jigada 06/07/16 | 05/07/17 Farmer 
Renew Solar Power Pvt 
2 |Ltd[M/s Tarun kiran 20 20 23/03/2016 | 23/05/16 | 17/10/16 486| BESCOM 4.86 Gola 16/10/17 | 31/03/17 | Phase5 Tender 
bhoomi pvt ltd] 
Total 21 2 | l 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 170 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌. (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) ರವರ 
ಲಬ: 1895 


ಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


py 


kkk 


ಮೇಲ್ಯ ೈಷ್ಟ 
(ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) ರವರ ಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1895 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ಯಿ 
ಹ್‌ 


N- roraeloe—— 
(ಎನ್‌.ಮಂಗೆಳಗೌರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ [| [1895 ಮಾ p | 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್‌. (ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.09.2020 
ಉತ್ತರಸುವ'ಸಚಿಪರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 

i ಸೇ 


ಪ್ರೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಆ) 


ಜಾಮುಂಡೇಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ್ತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಿದುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ. 400.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ದರಕ್ಕಿಂತ 
ಶೇಕಡಾ 42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚನ ದರಕ್ಕೆ | ಅವಾರ್ಡ್‌ 
ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ; (ಸಂಪೂಣಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) ; 


3 
} 
i 


ಈ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಧಿಡ್ಯ ಮತ್ತು 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ 
ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ. 400.00 
ಕೋಟಿಗಳ ! ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು; 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲಿಸಲು 


ಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು | 
ವಿಎಧ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ | 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 


ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ದರಪಟ್ಟಿ 
2018-19ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | 
ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ 


ಇ) 


ಈ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಿಡ್ಯ ಮತ್ತು 


ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಲಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ. 400.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 


ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಮ ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 ಚೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಕೆಲಸ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | ಹೆಸರು, 
ವಿಳಾಸಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


ನೀಡುವುದು; 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌. 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ 
ವಿಭಾಗವಾರು 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, 
ವಿಳಾಸಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಈ) 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ] ಚಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ | 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಧುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ. 400.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ 
ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 
ಚೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 ಚೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು; 


ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ 
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಉ) 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಲಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ. 400.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಸ್ಕಾಂ 
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಕೋವಿಡ-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಆಗಸ್ಟ್‌-20 ರಿಂದ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ 
ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು/ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಊ) 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ರೂ. 400.00 
ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಕರಾರು 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತಕರಾರು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು 


J 


ನಿಗಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸದರಿ ಟೆಂಡರುಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಛ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ / 
ಮೇಲ್ಲನಿವಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವಿವರ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ. 


1. ಮೆ್ಯಿಲ್‌ಟೆಕ್‌ ಇಂಜಿನಿರ್ಸ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸರ್ಸ್‌.ಲಿ., 
ಮೈಸೂರು - ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ ಸಂ.21806/2019, 
ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

2. ಟಿ.ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣ & ಇತರರು - ರಿಟ್‌ 
ಪಿಟಿಷನ್‌ ಸಂ.8669/2019, 38676/2019, 
8677/2019, 8674/2019, 8666/2019, 
8671/2019; ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ 
ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


3. ಮೆಷ್ಕಿಲ್‌ಟೆಕ ಇಂಜಿನಿರ್ಸ್ನ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷರ್ಸ್‌.ಲ್ಲಿ, 
ಮೈಸೂರು -— ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸಂ. 2531/2020 
ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಾವೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 

4. ಟಿ.ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣ &೬ ಇತರರು - ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ 
ಸಂ. 3486-95/2019, 3466-75/2019, 3476- 
85/2019, 3496-05/2019, 3506/2019, 3516- 
25/2019, 2536-45/2019. 3546-55/2019. 
3526-35/20]9 ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತವೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 170 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಟೆ. 
| (ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) ಬ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಮಂಡ್ಯ ಪಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಿಭಾಗವಾರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1895 


ಮ 
_ | ಲಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 
Jo 
[ಮ] ಸೀಲ್ವಲ್‌ ಪನ್‌ ಪೈಲಿ.. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 
2 ಸನ (ನನನ ರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 
3 [ಮಿ ರೂಪ ಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌, 


[ಮಜ್ಯೋತಿ ಫಲೆಕ್ವಿತಲ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು 


[ಮಃ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಷು ಇಂಡಸ್ಟೀಸ್‌ & ಎಲೆಕ್ಕಿಕಲ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಮೈಸೂರು 


2 | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಮೆ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು 


ಮೆ! ರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶಸ್‌, ಮಂಗಳೂರು 


ಚನ್ನರಾಯಷಟ್ಟಣ 


ತನಾ ಇಂಪನನಾಗ ಪ್ವರ ಪಂಗವೂಡ. 
ಮಃ ನಾನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಮಂಡ್ಯ 


(ಮೆ! ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 


ಪಸರ ಬರೋಕ್‌ ಪ್ರಕ. ತ್ಯದರಾವಾದ್‌ 
ಕನಸಾಪಪುಷ್ಯ ಪೆಂಗಳೂರು 


ಪಗಸ್ಮಲಪರಇಂಜೆನೀರಂಗ ನ ನಾಂಚ್ರಾಕ್ಕರ್ನ್‌ ಪ ಕ.ಪೈಸಾರು 


[ಮೆ! ಸೀಲ್ವೈಲ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 


ಸಾದು 


EY ಸ ಇಷಾಪಾಗಾ ಕಾಚಾಕರ್ಗ್‌ತ ತೈ ಕ.ಮೈಸೂರು 


ಮೆ! ಸೀಲ್ವಲ್‌' ವಾರ್ಡ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 


ಪಾಂಡವಪುರ 


ಮ! ರೂಪ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 


ಪುಗಷ್ಯೋತಿ ಧರತ್ವಕಲ್ದ ಮಂಗಳೂರು 


ಮ! ಎ.ಎನ್‌-ಫಾಯಲ್‌ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಪುಗಸ್ರೀ ಪ್ರೇ ಇಂಡಸ್ಟೇರ್ನಇ ಎಲಕ್ಕಿಕಲ್ಲ ಪ್ರೈರಿ. ಮೈಸೂರು 
ಪಗಸಲೈಲ್‌ ಕಾರ್ಪಾರೇಶನ್‌ ಪರಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 


ಪಅರನಿಂಡಎರ್ಮ್ರ್ತ್‌ ತಂಗಳೂರು 


'ಮೆ! ಸೀಲ್ವೆಲ್‌ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 


dl 


ಮೆ! ರಾಜ ಎಳೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌., ತುಮಕೂರು 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಪಗಸ್ಮಲಡರ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ರಸ್ನ್‌ ಪನಿ ಮೈಸೂರು 


ಕೂಪ ಸಾಷೋಂರೇಶನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 
ಪಗಷ್ಯಾತ ಏಲ್ಯಾತದ್‌ ಪಂಗಸೂಡು 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿಭಾಗವಾರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1895 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಥದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 


|[ಬಂಗೋಲೆ-523001 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


ಕಂತ ನಿಗಮದಿಂದ 
ಯಮ ಅವಾರ್ಡ್‌ 
K ವಿಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ | ಅವಾರ್ಡ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)! 
ಸೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ। 
'ಮೆ! ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ , ಸಂ. 300 ಜ್ಯೋತಿ' ಕಟ್ಟಡ, ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ, 
1 ಬ ಕ i ನನ 30.85 29.08.2019 
[ಮಂಗಳೂರು-575001 
ಹಾಸನ 
ಮೆ! ರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ie ಕೆಟ್ಟಡ, 
2 30.85 29.08.2019 
ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು-5: 
ಮೆ! ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌, ನಂ.300 ಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟಡ. ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ, 
3 |ಹೊಳೆನರಸೀಪುರೆ ಜ್ಯೂ ಗ ಸರ § 48.38 29.೦8.2019 
[ಮಂಗಳೂರು-575೦೦1 
[ಮ ಅರವಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌, ಸಳ. 56, ಬಿಎಮ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ಲಾಜಾ, 3 ನೇ 
4 ಬ53 31.08.2019 
ಕ್ರಾಸ್‌, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿ.ಎಸ್‌.ಕೆ-;ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085 
ರಾಯಪಟ್ಟಣ 
ಮೆ! ಮಂಜುನಾಥ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ | ನಂ.35/2, 1ನೇ ರೆಸ್ತೆ1ನೇಬಿ 
5 ಸ್ಕತಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರ್ತ ೫53 06:೦9.2019 
[ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, . ಬೆಂಗಳೂರು-65 
[ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಕಿಕೆಲ್ಸ್‌ , ನಂ; 300 ಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ, 
« ba ಜ್ಯೋತಿ ಕಣ್ಣದ, ಮೈ § 35.73 29.08.2019 
[ಮಂಗಳೂರು-575001 
| ಸಕಲೇಶಪುರ SE | 
ಮೆ! ರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟಡ, 
7 35.73 25.08.2019 


ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು-: J 
'ಮೆ! ಆಂಜನೇಯುಲು, ಸಂ.37, ರಾಮನಗರ, 2ನೇ ಲೇನ್‌ 


10.88 


ಅರಸೀಕೆರೆ TE EET ESS ER 
[ಮೆ! ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ರಿಸೆಲ್ಸ್‌, ಬಥುವೆ. ರಿಷ್ಟನ್‌ಪೇಟ್‌ , ಹೊಸಸಗಲೆ, 


10.88 


13.09.2019 


16.09.2019 


ು 


[ಮೆಸ್ಟೆಸ್‌ಪ್ರೀಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಢಕ್ಸ್ಸ್‌ ನಂ.8 1 ಸೇ ಮೈನ್‌, 
1 EE 18.09 04.೦9.2019 
ಗಾ , ಬೆಂಗೆಳೂರು-- 
ಮಂಡ್ಯ Ri } 
[ಮೆ ಆರ್‌ಕೆ.ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌, ನಂ.811 ನೇ 
2 18.09 30.08.2019 
[ಮೈನ್‌.ಸುಲ್ದಾನ್‌ಪಾಳ್ಯಿ.ಆರ್‌.ಟಿ(ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032 
'ಮ। ಗುರುದತ್ತ ಎಲೆಕ್ಸಿ ಕಲ್ಲ್‌, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ, ಗುಮಸ್ತೆ 
3 ಯ 64.06 13.09.2019 
[ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೊನಿ, ವಿಜಯಪುರೆ-586101 
ಮೆ! ರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಫರ್ಪೋರೇಶನ್‌.ಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟಡ, 
4 |ಪಾಂಡವಪುರ sf p 3263 29.08.2019 
ನಾ 1 
r [ಮೆ/ಎ.ಎನ್‌ ರಾಯಲ್‌ ಪ್ರೈಿ.ಸಂ.25 4ನೇ ಮನದಿ, 
5 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಛೇಓಿಟ್‌, 6 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. 22.೫ 30.08.2019 
560100 
ತ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 1 
ಮಸ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಕ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ನಂ. 1019೧ಎ 
. '30/ಎ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪುರಮ್‌ ಮೈಸೂರು 22% 31.08.2019 
570005 
'ಮೆ| ತಿ ಎಲೆಕ್ಕಿಕಲ್ಸ್‌ . ಸೂ. 300 ಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ. 
7 ಜ್ಯೋ ಫ್‌ ಸು K (i ಫ 7. 30.08.2019 
|ಮಂಗಳೂರು-57೦೦1 
ನಾಗಮಂಗಲ 
ಪುರಾಣ ಎರಕ್ಸ್ಯತಲ್ಸ್‌ ಬುತ್ತೆ ನಿಯ, 14 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌. ಎಸ್‌ಐ. 
8 17.41 03.09.2019 
[ಎಕ್ಸೈಶನ್‌ ತುಮಕೂರು-51204 | 
[ಒಟ್ಟು HI 212.28 


ಅನುಬಂಥ- 
ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌'ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಸಾಧಿಸಲಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1895 
ಭಾತಕಪ್ರಗತ ಆಗಸ್ಟ್‌3ಾರ ಆರ್ಥಕಪ್ರಗತಿ 
ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ರೂ, 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) PRS 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ] 
1 ಹಾಸನ 61.69 787 9.8 
2 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 48.38 1078 12.36 
3 ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 43.06 28.04 
4 ಸಕಲೇಶಪುರ 7.45 6.54. 


1.89 


ಸಂಖ್ಯೆಃಣ -ಒಇ 2೮ ಪದನ 2೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ; 

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಿಸಿಎಎಸ್‌), 
ಒಳಾಡಳತ ಇಲಾಖೆ. 

ಇವರಿಗೆ, 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 

ವಿಧಾಸ ಸೌಧ. 


ಮಾಸ್ಯರೇ, 
ಏಷೆಯ: ಮಾನ್ಯ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:೦2.1.2೦2೦ 


ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಚ್‌.ಕ(ಸಕಲೇಶಪುರ) 


ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1785ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


pe 


ಮೇಅನ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಸ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಚ್‌.ಕೆ 


(ಸಕಲೇಶಪುರ) ರಪರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಲ್ಸೆ 


ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಸಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1786ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ೭೮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


(ಈ 


(ಅ.ಕೆ. ಘೆವನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಒಳಾಡಳತ ಇಲಾಬೆ(ಅಪರಾಥ-ಎ) 


is 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


೦1 ಹುಕ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂನ್ನೇ 1785 
೦೩2. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಖು.ಹೆಜ್‌.ಕ(ಸಕಲೇಶಪುರ) 
೦3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 29.೦೨.೭೦೭೦ 
೦4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜವರು. ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಜಿವರು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಕಳೆದ್‌ತವರ್ಷಗಕ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡದವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ 


ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು 


He ತ ವರ್ಷಗಳಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರತಷ್ಠ್ಯ ಪಾತಮತ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
೦ಗಡಗಳು (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ 198೨ರಡಿ ದಾಖಲಾದ 
'ರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


7 ಾಾರನ್ಷಾಸ್ನಾಮಾಡ 


ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು: 


ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
2೦೯7 1905s 
2018 1585 

L 2೦1 1562 
2೦2ರ 104ರ 

i ಆಗಸ್ಟ್‌ ವರೆಗೆ) 

ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಪಾಕಾಗಪ 
7 ವರ್ಷ 


ಪಾನ ಸವ್ಯ 


| 2017 35 
2085 57 
2015 192 
ರವರ T ಕರಕ 
(ಆಗಸ್ಟ್‌ ವರೆಗೆ) 


ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಜಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನುವರಧ-ಅ [1 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ-ಒಇ 55 ಸದನ್‌ನರಕರ 


ಅನುಬಂಧ:- “ಅ” 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) 


ಕಾಯ್ದೆ 1989ರಡಿ ದಾಖಲಾದ 
208 


ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿವರ 


Ect] 2520 UPTO AGEIET 

PAT NC 
1 [ಬಾಗಲಕೋಟಿ 36 [olof se | 3 |0|3) 34 2/0/13] 
2 |ಬಳ್ಳಾರಿ 38 |1|2| 36 60 |o/|6| 54 38 Jo [m] 
3 ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ 17 0j|o 17 12 0/1 11 7 0/4 3 
4 [ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಲ್ಲೆ 4 fo/oj| 4 6 }ojs| ss a |o{2| 18 
5 [ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 142 |o0|15; 127 a 0|38) 106 | 65 [0/47] 18 
6 [ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ್ತಿ 7 |0|1| 7% 52 [ofa] as 51 [0/2/28 
7 [ಬೀದರ್‌ 3 (oz 7] [ops ws Toe 
8 ಚಾಮರಾಜನಗರ 29 0|o0 29 19 01 18 14 07 7 
9 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 2 3 Jofo] 3 | 6s 0/2 IN 4 jo0|[1]| 29 
10 Jugend 0 54 0/0 56 | 7 1/8 65 36 -] 0/23] 13 

ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ೫m |0/1/| 30 op 2 [90 T 5 1 20 17 | 0|10] 7 ] 
12 |ದಸ್ತಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 1 32 |o[3| 2332 {0]6]| 2 15 |of[12| 3 
1 |ದಂವಣಗಿರೆ 0 3 |0/0|39 54 f0|1|) 53 23 J 0/13] 1 
1 ಧಾರವಾಡ 0 15 0/0 15 18 0|0 18 12 0/9 3 
15 [nic 0 2 |{o0/|0/| 27 jyo[o0| 2 1 }0[|3| nm 
16 [ಹಾಸನ 1 62 0/1 61 64 0/3 61 7 0 25 

17 |ಹಾವೇರಿ 0 3 [{0/|1}) 32 32 |o0/[0| 32 30 [o[1o] 20 | 
18 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ 1 30 0/2 28 16 0/0 16 16 0|8 8 
19 |ಕೆಜೆ.ಎಫ್‌, [) 4 |0]0/] 4 9 |{0/1| 8 1 |o[|1]| 13 
20 |ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ 0 23 0|3 20 22 0/1 21 10 0/4 6 

2) [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಪಿ 50 |1/|1} 4g 5 |o0|6/ 8 54 |2}10] 63 32 | 0[20| 22 | 
22 [ಕೊಡಗು 1 |o|1) 1 27 |{0|3}] 2 20 |0 15 3 |0|2|u 

23 ಕೋಲಾರ 61 |0|0/| 6 48 |0|2| 46 38 [0/0] 38 2 [ow 1 
24 [ಕೊಪ್ಪಳ 5 [0/1] 4 52 [0/0/52 3 [0}1| 38 2 |o[2| 19 
25 [ಮಂಡ್ಯ 58 |o[|1] 67 8 [02/8 a |0}18] 63 52 | 0/32] 20 
26 [ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 59 |o0 3 56 15 [0/0/16 19 |0/4| 35 7 }0|6] 1 
27 [ಮೈಸೂರು ನಗರ 2 |[0|3]| 2 1 |o0|4/| 2 2 j|0/w| w 17 }o0|15] 2 
28 [ಮೈಸೂರು ಬಿಲ್ಲೆ 62 1/0 Jf 61 64 1/1 62 48 0/9 39 | 31 02) 3 
29 [ರಾಯಚೂರು &# |o0/|1/| 8 s6 0 | 0) 56/0 |o/1] s9 4 |0|12] 28 
30 [ಕೈಲ್ಟೇಸ್‌ TR 1 1 |o/o/| 1 | 0 [ols 9 [o[o| 
31 |ರಠಮನಗರ' 3 |0/|0] 4 40 |0/0}) | 27 |0[1] 2 20 |0|10| 10 
32 [ಶಿವಮೊಗ್ಗ Wi 69 0/|0 69 55 [0]3| 52 47 I 4 33 # }|o0/2] 2 
33 |ಹುಮಕೂದು 52 [0|0] 5 ky Jo/oT 78 |{0/4| 74 57 }0|20| 37 
34 [mಡುಪಿ 5 }0/|2/| 55 kb? |[o/o0] a 4 joj] 33 1 }oj10) 1 
35 [ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ಭನ 3 |o|1/ 32 55s [1/5/49 s Joli] a 2 jo] 32 
36 |ನಿಜಯಪುರ 64 |2|0] 6 ೫ |2 [ 0} 32/|47 |0/6 | 4 028] 16 
37 [ಯಾದಗಿರಿ ೫ |0|1]) 4 # (0/1) 6 4 |0}3| 43 33 |o0/8| 2 
[Total 1909 {11 | 39 | 3859 ಚತ 5 IE 2473 | 1582 | 2 |192| 1388 | 1000 | 0 [555 ass 


- 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 177 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


೦ದ: 

ರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

೧ಗಳೂರು, 


ಜರ 3 2 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿ: 


okksiok 


೪ಿಖ್ಯ: 1926 si 


ಧಾನಸಭಾ ಸ ಸ್ಮರಾದ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ. 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ. 


ಬೆಂಗಳೂರು; ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) ರವರ 
ಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. 


(ಬೇಲೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1926 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ 


ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸ 


ಟಿದೇನೆ 
)ಟಿದ್ದೇನೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1926 


] 


ಶೀ 


ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 


| ಉತ್ತರಿಸಚೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ iF 


29.09.2020 


ಕಾತ್ತಕಸುವ ಸಚಿವರು | ; 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


Wickokk 


ಪತ್ತೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ 


ಯೋಜನೆ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ. ಹೆಸ್ಕಾಂ 


ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ po 

ನೀತಿ 
ಲಾದ 
ವಾರು 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾ 
ಹಣವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷಾವಾರು, ಕಂಪ 


ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು 
ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 
ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚದ 
ವರ್ಷಾವಾರು, ಕಂಪನಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-। ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದೂ 
ನಿಂದ 


ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾ 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದರಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ 


ನಿಯಮಿತಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ 07 ತಾಸು 


ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ೈತರಿಗೆ 
'ದ್ಯುತ್‌ 
ಸರಬರಾಜನ್ನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ? 


ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಯೇತರ 
ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ಆಶ್ನಾಸಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನ್ನು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ನಿರಂತರ 
ಜ್ಯೊೋತಿ' ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ 
ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀಡರ್‌ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಭುಶ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು | 
ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 07 
ಗಂಟಿಗಿ ಕಾಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ | 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 177 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸಥಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್‌.ಕೆ.ಎಸ್‌. ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1926 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-1 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಬೆಸ್ಕಾಂ.ಚೆಸ್ಮಾಂ.ಹೆಸ್ಮಾಂ ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 


ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು [ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚದ ವರ್ಷವಾರು ಕಂಪನಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಗಳು 
ಕ್ರಮ ಹ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ರ್ಷ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ | ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. | ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ | ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ 
1 2009-10 - 14.5 g - 
2 2010-11 33.381 18.88 - 1.31 
3 2011-12 84.828 92.9 - 70.83 
4 2012-13 144.501 37.27 63.37 60.77 
[5 2013-14 255.696 111.58 86.07 82.01 
6 2014-15 203.085 165.85 79.6 1538 | 
7 2015-16 275.937 10178 | 7388 148.98 
8 2016-17 352.664 96.88 71.34 18.05 
9 2017-18 296.855 42.18 77.67 5.81 
10 2018-19 [104.605 24.47 49.91 14.61 
11 2019-20 89.107 16.18 36.18 1.22 
12 2020-21 (ಆಗಸ್ಟ್‌ 
| 3930ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 5.35 185 10.33 0 
ಒಟ್ಟು 1846.009 724.32 548.35 557.39 


ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದ 


ರಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್‌. ಕೆ.ಎಸ್‌. ರವರ ಚುಕೆ, 


ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಪುಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ 1926 ಕೈ ಅನುಬಂಧ - 2 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ವಿಯಮಿತಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ 07 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಧ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡಲಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಬಾರು, 


ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವಿವರಗಳು. 
| ಜಿಲ್ತೆ ತಾಲ್ಲೂಹು 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲ್‌,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ, ಥೇವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 

ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರರಾಮನಗರ,ಮಾಗಡಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
| ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ಚಳಸರೆ, ಮೊಳಿಕಾಲ್ಲೂರು, ಹಿರಿಯೂರು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ,ಹರಪ್ಪ ತಾ 

ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು, ಗಿರಿ ತಿಪಟೂರು 


'ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ 


ಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ, ಹುಣಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ, 


ಮೈಸೂರು ಮ್ಸೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಸರಗೂರು, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನ; 


ರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಹನೂರು, ಯಳಂದೂರು 


ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ, ಸೊಮವಾರವೇಟ ವಿರಾಜಪೇಟೆ (24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು) 

ಹಾಸನ | ಹಾಸನ, ಆಲೂರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಹೊಳನರಸೀಪುರ, 
ಅರಕಲಗೂಡು।ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 7 ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು. 

ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ, ಮಳಪಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ, 
ನಾಗಮಂಗಲ " 

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬಿದ್ಭುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 

ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಕ: ಪೂರ, ಅಳಂದ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಶಹಬಾದ, 
ಅಫಜಲಪುರ, ಜೀವರ್ಗಿ, ಯಡ್ರಾಮಿ, ಸೇಡಂ, ಕಾಳಗಿ 

ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ, ಗುರಮಿಟಕಲ್‌, ಶಹಾಪುರ, ಶೋರಾಪುರ, ಹುಣಸಗಿ, ವಡಗೇರಾ. 

ಬೀದರ ಬೀದರ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಾದ, ಭಾಲ್ಕಿ, ಹುಮನಬಾದ, ಕಮಲ ನಗರ, 
ಚಿಟಿಗುಪ್ತಾ, ಹುಲುಸುರು, 

ರಾಯಚೊರು ದೇವದುರ್ಗ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರ, ಸಿಂಧನೂರ, ಮಸ್ಸಿ, ಸಿರವಾರ, 
ಲಿಂಗಸೂಗುರು. 

ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕುಷ್ಠಗಿ, ಯಲಬರ್ಗಾ, ಕುಕುನೂರು, ಕನಕಗಿರಿ. ಕಾರಟಗಿ 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸಂಡೂರ, ಹೆಜ್‌.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹಡಗಲಿ, ಕೂಡಲ್ಲಿ ಸೀರುಗುಪ್ನಾ, 


ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೂರುಗೊಡು, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕಂಪ್ಲಿ 


ಹುಬ್ಮಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 


ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 


ನರಂತರ 7 ಗಂಟೆ 3 ಫೆಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ, ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಭಟ್ಕಳ, ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮುಂಡಗೋಡು, ಹಳಿಯಾಳ, ಜೋಯ್ದಾ, 
ಧಾರವಾಡ 'ಹುಬಳ್ಳಿ ನಗರ, ಹುಬಳಿ, ನವಲಗುಂದ, ಅಳ್ನಾವರ, ಅಣ್ಣಿಗೆರಿ 


ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 


ನರಂತರ 7 ಗಂಟೆ 3 ಫೆಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕುಗಳು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಗಪಢಗಾವ, ಅಥಣಿ, ಪೈಲಹೊಂಗಲ, ಚಿಕ್ಕೊಡಿ, ಗೋಕಾಕ, ಮೂಡಲಗಿ, 
ಖಾನಾಪುರ, ರಾಯಬಾಗ, ಕಾಗವಾಡ, ರಾಮದುರ್ಗಾ. ಸವದತ್ತಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ 
ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ, ಕುಂದಗೋಳ, ಧಾರವಾಡ 
[ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೇರೂರು, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾನಗಲ್ಲ, ಸವಣೂರು 
ಗದಗ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ, ಲಕ್ಟೇಶ್ವರ, ಮುಂಡರಗಿ, ರೋಣ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಗಜೀಂದ್ರಗಡ 
ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ, ಇಂಡಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಸಿಂದಗಿ, ಅಲಮೇಲ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜಮಖಂಡಿ, ಮುಧೋಳ, ಬಾದಾಮಿ, ತೇರದಾಳ, ಹುನಗುಂದ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇವನ್‌ 152 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸೃ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜೆಪಾಲಯ, 


ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1189 ಕ್ಸ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಲ ರ” 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 
ಮುದ್ದಾಳ್‌ (ಯಾದಗಿರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1189 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 


ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


N- roel —— 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಿೌರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : [189 
[ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : [3 ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್‌ (ಯಾದಗಿರಿ) 
/ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂತ 29.09.2020 ಸಾ 
'ಉತ್ತರಿಸುವ'ಸಚವರು i ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು 
| ಇ 


ಪಕ 


ಅ) [ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔಡಗೇರಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ  ಐಕೋರು | ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಐಕೋರು | ಗ್ರಾಮದ 
ದುರ್ಗಾನೋರು ಮನೆಗಳಿಗೆ | ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಉತ್ತರ 

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಕೋರು 
ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಐಉಕೋರು ಗ್ರಾಮದ 
ಡುರ್ಗಾನೋರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ 
ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


| ಅ) [ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ? 
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ANE. o-mind ಸಿ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) 3 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ” 


- 


ನ್‌ 167 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾವಸಭೆ. 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ. 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೊರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) 


ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಥ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚಕ ಗುರುಶಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1873 ಕಲ 


ಸಿದಂತೆ, 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1873 ಕೈ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
೦. `™ pe) 


Fok 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


(ಎನ್‌:ಮಂಗಳಗೌರಿ) 
ಸರ್ಕಾರಡ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


1873 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಅಭಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


29.09.2020 


ಘತ್ತನಸವ್‌ ನಡವ 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


pees 


ಪತ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 
3 


ಅ) 


ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ 
ತಂತಿಗಳು ಜೋತುಬಿದ್ದು ಅವಘಡ 
ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ತೆರವು ಮತ್ತು 
ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು 
(ಪ್ರದೇಶವಾರು/ಗ್ರಾಮಪಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು); 


ಹುಚಳ್ಳಿ ವಿದುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಸಿಟಿ] ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರ, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಸ್ಥಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 
ನಗಥ, ಶಾಸ್ತಿನಗರ ವಡಗಾಂವ ಮತ್ತು ನಾನಾವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಟಿ. 
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 
॥ ಕೆವಿ ವಿದ್ಧುತ ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೂಡ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ನಗರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಗಳಿಂದ 
ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೋತು ಬಿದ್ದ 
ಹಾಗೂ ವಾಲಿದ/ಬಾಗಿದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


2018-19 ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 
733 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು 
ಬಡಟಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 178.15 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ವಿದ್ಧುತ್‌ 
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 80.7 ಕಿ.ಮೀ. 


ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 


ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 


ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ) 


ಸದರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಭುತ್‌ ಕೇಬಲ್‌ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ; 


ಅಳವಡಿಸುವ 


ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
1 ಕೆವಿ ವಿದ್ಧುತ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಾಲನೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮಚ್ಛೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 08 ಸಂಖ್ಯೆಯ ॥ ಕೆ.ವಿ. ಓವರ್‌ಹೆಡ್‌ 
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ 


ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 


ಇ) 


ಸದರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಗರೆ ಮತ್ತು 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ! 
ದುರಸ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಟಿ.ಸಿ.ಗಳೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳ. ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು; 


ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು 
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಬದಲಾಯುಸದಿರುವ 


ಇದರಿಂದ 
ಆಗುತ್ತಿರುವ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಡೆಯೇ ; 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ? 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 
ತೊಂದರೆಯು 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮಗಳು 
ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ 
24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ 
ವಿಫಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೇಷೃತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ 
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 
ಇದೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಒಕೆ. 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಅನುಬಂಧ-1 


2018-19 ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ 


ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಭುತ್‌ ತಂತಿಗಳ ವಿವರಗಳು: 


| N Wey ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ | ಬದಲಾಯಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ 

55) ಲ | | ಮಾ 

1 ಬಳಗಾಮಟ್ಟಿ 38 825 Ee 

2 | ಔಚಾರಟ್ಟಿ 50 482 ವ 

3 | ಯರಮಾಳ ್ಸ y F 

4 | ಮಾಸಗೊಂಡನಹಟ್ಟಿ | 7 R 

5 |ರಬರಹಟ್ಟ | ಸಾಧ ್ಸ 

6 | ದೇವಗಾನಟ್ಟಿ 32 3.32 - 

7 |ಕುಟ್ಟಲವಾಡಿ [ 133 | 

8 ರುಭಾಡಶಹಾಪೂರ 53 9.6 i 

9 | ಹುಂಚ್ಯಾನಟ್ಟಿ 41 224 42.1 

10 | ಧಾಮಣೆ 5 ವಷ 277 _ 

1 | ನೀರಣವಾಡಿ 189 41.55 ಬ 

1 |ಖಾದರವಾಡಿ 150 212 ್ತ 

1 ಮಚ್ಚೆ - ILL 38.6 
ಒಟ್ಟು 73 178.15 80.7 


ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಶೈ: ಇಎನ್‌ 169 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು, -ದಿನಾಂಕೆ:22.10.2020 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್‌. (ಲಿಂಗಸುಗೂರು) ರವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಭ: 1884 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ? 
ಸ್‌ 


ಸಸು. 
ಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ 


ತೆ, 


ತ್ಯ 


(ಲಿಂಗಸುಗೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸ 


kkk 


N- NE Si 

(ಎನ್‌.ಮಂಗಳೆಗೌರಿ) 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1884 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್‌. (ಲಿಂಗಸುಗೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 7 129.092020 
ಪತ್ತರ್‌ ಸಡವರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ed 


ಪತ್ತೆ 


ಉತರ 


ಅ) 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನ್ನರಿ ಮಜ್ರಿ 
ಅಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 33 ೪ ಹಾ 
ನವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 110/11 k೪ ವಿದ್ಭುಕ 
ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಪ್ರಸ್ತುತ. ಅನ್ನರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 
onl ಕೆವಿ ಹಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುಶ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ 


ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುದುಗಲ್‌ 10/33/11 
ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ್ನರಿ ಮತ್ತು ಅಮದಿಹಾಳ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 33 ಕೆ.ಎ. ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರ 
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ 
ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನವಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 33/1 ಕೆ.ವಿ 
ಬಯ್ಯಾಪುರ ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸದಾಗಿ 
10 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಖಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಮುಂದೆ 


ಆ) 


ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದಿನದ 
24 ಘಂಟಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದಿನವಹಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 3-ಫೇಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸರಬರಾಜು 


ಇ) 


ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಥಧ 
ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಸರ್ಕಾರ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇ 


ಈ) | ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ [ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡಿಗಿಗೆ 

' ದೊಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು | ನಿರಂತರ ಏದ್ಮುತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು 

ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ದೊಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು 
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮನೆಗಳು ಗುಂಪು 
ಮನೆಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಭುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೈತರ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್‌ ಜಾಲದಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 3 ಫೇಸ್‌ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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“ ಫೆ: 

(ದಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪು- 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಇಂದು 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ. 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ 


ಪ್ರ 


ಸ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೆವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿವಾಂಕ:22.10.2020 


ದಸ್ಕಥಾದ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಕೆ. (ಉಡುಪಿ) ರವರ 


% 
ಸಂಖ್ಯೆ: 


skit 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ 


ಕೆ. (ಉಡುಪಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ: 1851 ರ ಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ೫ 


ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


PRC 


24 


1851 ಕೈ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ನ ಸದಸ್ಪರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ 


£3 


N 


nox 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


1851 


ಸಡಸ್ಕರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಕೆ. (ಉಡುಪಿ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 29.09.2020 
ಘುತ್ತಕಸುವ'ಸಡವರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ps 
ಪತ JE ಉತರ 
ಅ) | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ವಿದ್ಯುಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
(ಆರ್‌.ಆರ್‌.ನಂಬರ್‌) ಸರ್ವೀಸ್‌ ಲೈಫ್‌ ಇಎನ್‌/41/ವಿಎಸ್‌ಸಿ/2014, ದಿನಾಂಕ: 14.07.2014 ಮತ್ತು 
ಚಾರ್ಜ್‌ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೆ; | 23.07.2014 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಠೇವಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು 
ಅ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ | ರೂ.10,000/- ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ರೈತರು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು |ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಾವರದ 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಲೈಫ್‌; ಮಂಜೂರಾದ ಹೊರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಚಾರ್ಜ್‌ ಎಷ್ಟು; 

[ಇ [ಕೈತರು ಆರ್ಥಿಕ  ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು | ಕೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಪಡೆಯಲು | ಕಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಮುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ 
ಹಣಪಾವತಿ ಮಾಡಲು | ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ.1.00 ರಿಂದ ರೂ.1.65 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಥ 

ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌ ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಗಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಭಂದಿಬ್ದಿಯ್ಲೇ; ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ .ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಗಲುವ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಭರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟವಾಗುವ 
5 | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅನೂಕೂಲವಾಗುವ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೇವಲ ರೂ0000/- ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವ ಡ್ರಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿದ್ಯುಳಿ ಸರಬರಾಜು 
ಪಾವತಿಮಾಡುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕ್ವಂಪನಿಗಳೇ ಭರಿಸುತಿವೆ. 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು § 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) 
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ಟೆ ಅದರೆರಿತೊಣೆ. 
| (ಏಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 173 ಪಿಪಿಎಂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


8 
fe) 
a 


ರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಧನ ಇಲಾಖೆ, 


[9] 


ಜವ 
[e) 
WN 
ಫು 
g 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಥಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ರ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ 
ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1913 ಕ್ಲೆ ಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಟಿದೇನೆ.. 


ಬಟ 


N- rope 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಗೌರಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಕಿ 
ಯ್‌ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


a 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


r; 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1: 


TE 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು [5 


ಶ್ರಿೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾತೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು p ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
Is 
ನ್‌ [ ಉತರ 
ಅ) | ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ 
ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ | ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ 


ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು  ಕಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು 
ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; 


ಆ) 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಕಾಗ್ಯರಕ್ಕೆ 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು; 


ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಭುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ 
10 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2020 ರ 
Clause No. 3.2.3 (IV) ರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಲು ಓವರ್‌ 
ಹೆಡ್‌ ವಿದ್ಯುತ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಸೈಟ್‌ ಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಭಾರದ 
ಪ್ರತೀ ಕಿ.ವ್ಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ5,750/- 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್‌ ಅಥವಾ ಎ.ಬಿ ಕೇಬಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಸೈಟ್‌ ಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಭಾರದ ಪ್ರತಿ ಕಿವ್ಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಪ ರೂ.16,500/- 
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ) 


ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹ್‌ 


ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸದರಿ 
ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತೊಂದರೆ 
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ ; 


ಈ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇಥನ್ನು 
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಮ ಕ್ಷೈಗೊಳ್ತುವುದೇ ? 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಭುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದವರು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳಂತೆ ವಿದ್ಭುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. 


po 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 173 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಟನೆ: ಔಂತ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 174 ಪಿಖಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 


ರಾದ 


ಕೆ: 1917 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


N 


ಮ 
ಕ್ಸಿ 


ಸಾಲ ಜಯರಾಮ್‌ (ತುರುವೇಕೆರೆ) ರವರ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 


ಠಿ [3 
Rokk 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಸಾಲ 
ಜಯರಾಮ್‌ (ತುರುವೇಕೆರೆ) ರಪರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಫಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಖ್ಯೆ: 1917 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


5) 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


N-: roo 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಸೌರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 


1917 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಮಸಾಲ ಜಯರಾಮ್‌ (ತುರುವೇಕೆರೆ) 


I 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.99.2020 
ಪತ್ತನಸವ್‌ಸಚವರ | ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
[ene 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ 


ಆ) 


2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿರಿದ 
ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ | 2 
ಮತ್ತು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ 
ಕೂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ತಸಿಖೆ 
ನಡೆಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 
ಹಂತ-2 ರಲ್ಲಿ 14 ಫೀಡರ್‌ ಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತ-3ರಲ್ಲಿ 12 
ಫೀಡರ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾಮಗಾರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು 


ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ 'ಜರುಗಿಸವಂತ |" gy k ಮ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು | 5ನಖ್‌ gs 2 ನ ಸ ಕ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ | ಪಗಳಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೊವಿಡ-9 ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನಿ 
ಮಾಹತಿ ನೀಡುವುದು) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 26 ಫೀಡರ್‌ಗ' 
ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಎ.ಬಿ.ಕೇಬಲ್‌ Hi 
ಯು.ಜಿ.ಕೇಬಲ್‌, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌, 4; 
ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಥರಿ 


a 


KE 


ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-2 ಮತ್ತು ಹಂತ- 
3 ರ ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏದ್ಭುತ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ 
ಕಂಪನಿಯಿಂದ (BESCOM Approved Vendors) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ  ಕೈಗೊಥಿಡ | ಗುಣಮಟ್ಟವಿರುವ ಎ.ಬಿೇಬಲ್‌ ಮತ್ತು ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್‌, 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ್‌, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ನೀಡುವುದು) ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು. ಸದರಿ ದೂರಿನ 
ಅನ್ವಯ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ 

ಬೆಸ್ತಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕ್ಷೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಇ) |ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿಯವ [ತನಿಖೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಂಡ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 174 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಬೂಸ. 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) 
pd 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 154 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಅಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು; 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜೆವಾಲಯ. 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯಭಾದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ 


(ಕಿತ್ತೂರು)ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಶಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1760 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ (ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


kkk 


ಕಿತ್ತೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 1760 ಕೈ ಉತ್ತರಗಳ 25 


Ki 
(ಎನ್‌. ಮಂಗಳನ ¥ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


Le 


| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


1760 


ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು 


ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ (ಕಿತ್ತೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.09.2020 
ಷ್‌; 
ಉತ್ತರಿಸುವೆ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ತಾ ಇ KEKE ¥ CARE HE 
T 
ಪತ್ತಿ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಕಿತ್ತೂರು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ ie ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿತ್ತೂರು 
ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು | ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ನಗರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ನಗರ | ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳಾಗಿ ಸ್ನೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
es ಪಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ | ಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಿ 
ಮ ಮುತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಆ) | ಸದರಿ ವನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಥೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
| | ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು; 
ಇ) |ಈ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ [ಫದ್ಭುತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೂತನ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಸೃಜಿಸಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸ್ಥಾವರಗಳ 


ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯತೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ 

ರ್ಗಗಳು, ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಅಂಕಿ- 
Tie ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು 
ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಶಾಖೆಯು ಹೊಂದಿರುವ 
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದನ್ವಯ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ 
Feasibility) ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06.11.2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು 


ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ರಚಿಸುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಖಿ al ಮ 
po . 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 154 ಪಿಪಿಎಂ 2020 ಿಪಿಸೆ. ಆರಗಔಯಯೊಡೆ. 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


pa 


ಸಂಖ್ಯೆ ಇಏನ್‌ 151 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಸ ಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಳ್‌ (ಯಾದಗಿರಿ) 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1188 ಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


Jokoksk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಥಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 
N ಸಂಖ್ಯೆ: 1188 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ಮುದ್ಗಾಳ್‌ (ಯಾದಗಿರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ತಃ 
ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 


(ಎನ್‌.ಮಂಗಳಸಂ) 


೧ ' ಸರ್ಕಾರದ. ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


SN 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ [: 1188 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; | ಶ್ರೀ ಪೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮುದ್ದಾಲ್‌ (ಯಾದಗಿರಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : |29.09.2020 
ಘತ್ತಕಸವ ಸವರು 7 ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು 
ಸಹಸ 
ಪಕ್ಷ [ SE ERE 


ಅ) | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಧುತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಅನ್ನು 'ನೂತನ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನಾಗಿ | ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ 
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಉಪ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 
ಕಳೆದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ | ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಎದ್ಭುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ 
ಉಪ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ | ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೂತನ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುಥು | ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸೃಜಿಸಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆಣ; | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಧಿಕಾರಿ / 
- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯತೆ. ವಿದ್ಧುಳ ಮಾರ್ಗಗಳು, 
ಆ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ | ಪರಿವರ್ತಕಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಅಂಕಿ- 


ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ | ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮಾಹಿಿಗಳು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | | ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 


ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಗುಲ್ದರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಇ) [ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ | ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 151 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪು) ೬” 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 153 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 


ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 


ಬಂಡೆಪ್ಪ 


ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ 'ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುಕುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1209 ಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇ 


N- rovaloog—— 
(ಎನ್‌:ಮಂಗಳಗೌರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯಡರ್ಶಿ 


ರ 


1209 


ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.09.2020 
ಸುವ ಸಚಿವರು § 
ಉತ್ತರಿಸುವೆ ಸಚಿವ | ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
| 2 e _ 
[x ಹತ್ತೆ ಉತರ 


ಅ) 


ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಗಾ 


ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 


ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; 


ಇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 


ಗುಳುರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀದರ್‌ 
ದ 
ಸೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಧುತ್‌ 


ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
] ಸಕತಗೊಂಡ| ನಿಮ್ಮತ್‌ ಸಂರ | ಭದ್ಭುತ ಸಂಪರ್ಕ 
ವರ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳ | ವಾಗ | ಬದಗಿಸಚೇಕಾಗಿರುವ 
ಸಂಖ್ಯೆ pik ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
El Se 
hon-s | 13 143 [) 
pos-19 | 257 254 3 
po19-20 88 86 2 
2020-21 
as] y ¢ 
ಆಗಸ್ಟ್‌ 
| ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತೆ ಮಾಮ ಹ 
ಒಟ್ಟು | 503 | 496 7 


ಈ) 


ಉಳಿದ 
ವಿದ್ಧುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 
ಒದಗಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ; 


ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 


ಇ) 


ಈ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವ 


p 

ವಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಅಣ್ಣಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು 
ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 7 ಸಂಖ್ಯೆಯ 
ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 


ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ | ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಮ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು 9 ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 153 ಪಿಪಿಎಂ 2020 ಸ್‌ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 


| ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ತ್‌ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 159 ಪಿಹಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ. 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ. ಸಚಿವಾಲಯ. 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್‌ ಹೆಚ್‌.ಕೆ. (ಗದಗ) ರವರ 
ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಿಸುವ 


K) ೨ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 1805 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ 


ಹೆಚ್‌.ಕೆ. (ಗದಗ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಶಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ; 1805 ಕ್ಕೆ 


ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 


ಬನ್ನೆ. 


kkk 


ರಿ 
ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ತ್ರಃ ್ಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ 
Re 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್‌ ಹೆಚ್‌.ಕೆ. (ಗದಗ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 29.09.2020 
: 
ಉತ್ತರಸುವ'ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
kkk 


[ ಉತ್ತರ 


ಅ) | ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಗುಂದ | ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ i ನೂತನವಾಗಿ 10/1 ಕವಿಯ 1x10 ಎಂ.ವಿ.ಎ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು | ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಬಾಕಿಯಿದೆಯೇ; ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸ್ತ್ಷಣಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 

ಆ) |ಕಳೆದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ (ಕವಿಪುನಿನಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಗಿಡ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ ; | ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 

|__ |(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಉಪಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡರೆ ಸುಮಾರು 19 


ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಯಾ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ? 


ಈ ವಿದ್ಯುತ ಗ್ರಿಡ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು 


ರಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದನೆಯ 1 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ 
ಬದಲಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮುಳಗುಂದ 
ಹಾಗೂ ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ 
ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 6 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದನೆಯ 11 ಕೆ.ಎ. 
ವಿದ್ಮುತ್‌ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 


ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ' ಅದರಂತೆ ಪರಿಷತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 159 ಪಿಪಿಎಂ 2020 
k UAT. osvirsdund. 
(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪು ವ್‌ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 179 ಪಿಪಿಎಂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 

ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಡ್ಕಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್‌ (ಪುತ್ತೂರು) 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1929 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
Kok 


Hae ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 


| 1929 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್‌ (ಪುತ್ತೂರು) 


| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


29.09.2020 


ಘತ್ತಸವ್‌ಸಡವರು 


: | ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಪತ್ತೆ 


ಉತ್ತರ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪು: 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ / ಅಗ: 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ 110.ಕೆ.ವಿ. 
220.8.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಂದ್ರಗ್ಗ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ; 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಪುತ್ತೂರು 1103311 ಕೆ.ವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಾವು 
10/33/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹುತ್ತೂರು 
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ 110/33/1ಕ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯುತ ಉಪ 
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 
ಬಂಟ್ನಾಳ ತಾಲೂಕಿನ 220 ಕೆ.ವಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ಡೂರು 
ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಧುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ 3 
ಸಂಖ್ಯೆಯ 33/1 ಕೆ.ಎ ವಿದ್ಮುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 

*° 3311ಕೆವಿ ಕುಂಬ್ರ 

* 33/1ಕೆವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ 

- 3311ಕೆವಿ ಕಾವು 


ಆ) 


| ಚಾಲನೆಗಯಲ್ಲಿವೆ ; 


ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, 
ಸದಾಗಿ 
ತೆರೆಯುವ 


ಪ್ತ 


ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಪವರ್‌  ಗ್ಲಿಡ್‌ಗಳನ್ನು 


ಪ್ರ 
(ಐವರಗಳಿು 


| ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 


ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಡ್‌ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಕಾರ 
(ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 110/1 ಕೆ.ಏ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 
ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಅಲ್ಲದೇ, 220 ಕೆ.ವಿ ನೆಟ್ಗ್ಟಮೂಡ್ಡೂರು ವಿದ್ಯುತ ಉಪ 
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ೫00 ಎಂವಿಎ 
ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಎ೨ 


ಇ) 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 24 ಗಂಟೆಗಳ 
ಮೂರು ಫೇಸ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಸಲು 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಇರುತ್ತದೆಯೇ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣವೇನು; 


ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 110/33/1 ಕೆ.ವಿ ಪುತ್ತೂರು 
ವಿದ್ಯುತ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 120 
ಎಂ.ವಿ.ಎ 110/33ಕೆ.ವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 
24.07.2020ರಂದು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, 2x20 
ಎಂ.ವಿ.ಎ, 1*10 ಎಂ.ವಿ.ಎ 1103/1 ಕೆ.ವಿ ಮಾಡಾವು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ 16.05.2020 ರಂದು 
ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 1*5ಎಂ.ವಿ.ಎ, 33/1 ಕೆ.ವಿ ಕಾವು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರ ದಿನಾಂಕ 21.03.2020ರಂದು 
ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ನೆಟ್ಟಮೂಡ್ಡೂರು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ಎಂ.ವಿ.ಎ 
110/338.ವಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 
03.03.2020 ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ 
ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಪುತ್ತೂರು 
ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಈ) 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸೋರಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ/ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು 
ಮೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ।! ಏಷಿಯನ್‌ 
ಫೇಬ್‌ ಟೆಕ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. ಇವರಿಂದ 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 
ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮಾಪಕಗಳು 
ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ; ಈ 


ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು; 


ಇದುವರೆವಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ; ಈ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗಿರುವ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು 


ಮ.ವಿ.ಸಕಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆ! ಏಷಿಯನ್‌ ಫೇಬ್‌ ಟೆಕ್‌ 
ಲಿ, ಇವರಿಂದ ಒಟ್ಟು. 27022 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 10742 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಪಕಗಳು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 


ಕಾರ್ಯ 
ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಪಕಗಳ ರುವ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಪಕಗಳ 
- ಸಂಖ್ತೆ 
ಮಂಗಳೂರು 10809 4572 
ಉಡುಪಿ 6068 2187 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 5808 2552 
ಚಿಕ್ಷಮುಗಳೂರು 4337 1431 
ಒಟ್ಟು 27022 10742 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು 


ಬದಲಾಯಿಸಲು / ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೆ। ಏಷಿಯನ್‌ ಫೇಬ್‌ 
ಟಿಕ ಲಿ, ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ರೂ. 133.09 
ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


[SS 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 179 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಧುತ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ 
ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್‌ ಕೈಗೊಂಡು ವಿದ್ಭುತ್‌ ಸೋರಿಕೆಯ 
ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ 
ಪರಿವರ್ತಕದ ಲೋಡ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವಿದ್ಭುತ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲದ 
ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ಲಿಂಕ್‌ ಲೈನ್‌, 
ರಿ-ಕಂಡಕ್ಷರಿಂಗ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಕವಾರು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ/ನಷ್ಟದ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 


'ಟವಿನೆ. 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 17) ಪಿಪಿಎಂ 2020 
ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ Wibicd 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) ರವರ 
1908 ಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


sekoikok 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸ ಹೆಜ್‌.ಡಿ, 


(ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ). ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪೃಶ್ನೆ 
ಷ್‌ 


ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 


ಸಂಖ್ಯೆ: 1908 ಕೈ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಗತ್ತಿಸಿ 


ತ 


ಬ"ಬ 


Wier ರ) 4 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


p ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


1908 


ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 


29.09.2020 


ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


loki 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಆ) 


ಇ) 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 
ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂ: 
ಹಾಸನ ಜಳ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ 


ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಳಿಭೂತ 


ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌. $ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡುರುವುದು 
ಮಾಹಿತಿ 


ನಿಜವೇ; ' (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನೀಡುವುದು] 


i 


ಎದ್ಯುತೆ ಬ 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 
ು | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಂಪ್‌ | ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಧುತ್‌ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ವಿವಿಧ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರಿಗೆ 
ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ,  ದರಪಟ್ಟ 
2018-19ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್‌ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 


ಕರೆದು 


ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಸಹಿತ ಸಂ: 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು: 

ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿ 
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾ: 


ಚೆಸ್ಕಾಂ ” ವಿಭಾಗಗಳವಾರು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ವಿಳಾಸ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನೀಡುವುದು; 


ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗ 


ರುತ್ತದೆ; 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 


ಹೆಸರು, 
ಮಾಹಿತಿ 


ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತಿಸಿದೆ. 

ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿಭಾಗವಾರು 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಥ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ರ್ಣ 


ಗಳಿಗೆ, 


ಕೆಲಸ 


ಈ) 


ಈ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ಮಂಡ್ಯ 
ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ 


ಜಾವಿಸನಿನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ 


ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಭುತ್‌ | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ  ಲ್ಲಿಸಲು|ಸಾಧಿಸಲಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇವರೆಗೆ ಧಿಸಿದ | ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 
ಹಾಸನ 


ಚೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು ಮತ್ತು 


ಜಿಲ್ಲೆಯ 05 ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗಗಳವಾರು 


ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು |; 


ಉ) 


ಈ ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ 
ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತಾದರೂ, 


(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಧುತ್‌ ಆಗಸ್ಟ್‌-20 ರಿಂದ ತ್ನರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 

ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ | ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು / ಪ್ರಕರಣಗಳು 

ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ | ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 

ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ನ 
ಊ)| ಸದರಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ | ನ್ರಗಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸದರಿ  ಟೆಂಡರುಗಳಿಗೆ 

ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೀರಾವರಿ | ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಛ 

ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ವಿದ್ಯುಶ್‌ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌/ಮೇಲ್ಗನಿವಿಗಳನ್ನು 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ  ಕಲ್ಲಿಸಲು | ಹೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಪುಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ | 1 ಮೆಃ ಸ್ಕಿಲ್‌ಟೆಕ್‌ ಇಂಜಿನಿರ್ಸ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್‌.ಲಿ., 

ತಕರಾರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮೈಸೂರು - ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ ಸಂ.21806/2019, 

ತಕರಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಸರ್ಕಾರವು| ' ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ಕರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? | 2. ಟಿ.ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣ & ಇತರರು ರಿಟ್‌ ಪಿಟಿಷನ್‌ 


ಸಂ.8669/2019, 8676/2019, 8677/2019, 
8674/2019, 8666/2019, 8671/2019 
ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ 

3. ಮೆಃ ಸ್ಥಿಲ್‌ಟೆಕ್‌ ಇಂಜಿನಿರ್ಸ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಸರ್ಸ್‌.ಲಿ., 
ಮೈಸೂರು - ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸಂ. 2531/2020: 


ಅರ್ಜಿದಾರರು ದಾವೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಟಿ.ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣ & ಇತರರು ರಿಟ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸಂ. 
3486-95/2019, 3466-75/2019, 3476-85/2019, 
3496-05/2019, 3506/2019, 3516-25/2019, 
2536-45/2019, 3546-55/2019, 3526-35/2019; 
ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಬಾಕಿಯಿರುತ್ತವೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ; 


ಎನರ್ಜಿ 171 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂಡಣ್ಥೆ' 


ಅನುಬಂಧೆ-1 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು: ವಿಭಾಗವಾರು ಸೆದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, ನಿಳಾಸ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1908 


ಹಾಸನ 


[ಮ ಸೀಲ್ವ 
[ಮ್ಸಿಸ್‌ 


ಮೆ ರೂಪ 


'ಮೆ! ಜ್ಯೋತಿ! 


[ಮಃ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇ ಇಂಚಸ್ಟೀಸ್‌ & ಎಲೆಕ್ಕಿಕಲ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಮೈಸೂರು 


2. | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಮು। ಜ್ಯೋತಿ[ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು 


ಮೆ! ರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 


ಮೆ ಎ.ಎನ್‌. ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈಲಿ.. ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 


'ಮೆ! ಅರವಿಂಥ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌. ಬೆಂಗಳೂರು 


ಮೆ! ಪ್ರಕಾಶ್‌[ಮಟಲ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಸ್‌. ಕುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


[ಪು[ಮಂಜಸಾಥ ಎಲೆಕ್ಸಕಲ್ಸ್‌. ಬೆಂಗಳೂರು 


ಮಂಡ್ಯ 


ಮೆ! ರೂಪ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 


El ಎರರ್‌ ನವಯಪ್ರರ 

ಮೆ! ಜ್ಯೋತಿ| ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು. 

ಮೆ ಮೆಟಲ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್‌, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

ನಗ್ರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ತಿಕಲ್ಸ್‌ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಧಐ 
El ಎರಕ್ತನಲ್ಸ್‌ ನವಮೊಗ್ಗ 

ಮೆ! . ಒಂಗೋಲೆ 

ಮಿ! ಕಂಪ್ರೀಟ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌, ಮಂಗಳೂರು 
ನೆಗಣ್ಯೋತಎರತ್ರಕಲ್ಸಾ ಪಂಗಳೂರು 

[ಮೆ! ರಂಗನ್ಸಾಥ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ರಾಯಚೂರು 

[ಮೆ| ಸೀಲ್ವೇಲ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಹೈಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 
ಮೆ! ಆರ್‌.ಜೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಪನ್ಯಸಸ್ರೀಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಷಾ ಪಂಗಳೂರು 

ಮ! ಜ್ಯೋತಿ| ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು 

'ಮೆ! ಸಿಲ್‌ಟೆಥ್‌ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ & ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ವರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಲಿ.ಮೈಸೂರು 


ಮದ್ದೂರು 


ಮೆ! ಸೀಲ್ರೆಲ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 


ಪರ್‌ ತ ಅಸಾಚಯೇದ್ಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 


sll 


'ಮೆ!ಸ್ಕೀ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ & ಕಾಂಟ್ರಾಕೃರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಲಿ.ಮೈಸೂರು. 
ಪಗುಡಿದಕ್ರ ಎರ್ಸ ಕನ್ಸ್‌ ನಜಯಪುರ 


ಪಾಂಡವಪುರ 


wl 


[ಮೆ| ಸೀಲ್ಪೆಲ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ 


ಮೆ! ರೂಪ 'ನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 


ಕೆಆರ್‌. ಜೇಟೆ 


ಪವನ್‌ ರಾಯರ್‌ ಇಂತನನಂಗ್‌ಪ್ಲ ಕ. ಪಾಗಫಾರು. 
ಸೇ ಪವ ಇಂಡಸ್ವೀನ್‌ £ ಎರಕ್ಕಿಕಲ್ಸ್‌ ಪನಿ. ಮೈಸೂರು 
ಗಾವ್‌ ನಾರ್ಷಾರೇತನ್‌ಪ್ಯ ನೆ. ಹೈದರಾವಾದ್‌ 


ನರನ ಎರಕ್ಮಾತಲ್ಸಾ ನಂಗಳಾರ 


ಮೆ! ಸೀಲ್ವೆಲ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಪ್ಯೈಲಿ., ಹೈದರಾಬಾದ್‌" 


ನಾಗಮಂಗಲ 


[ಹ/ರಾಜ ಎರ್ಸ ಲ್ಸ. ತುಮಕೂರು 


ಪಗಸ್ಮರಷನಇಂಸನಿರಂಗ್‌ ೬ ಕಾಂದ್ರಾಕ್ವರ್ಸ್‌ ಪೈ ರ. ಮೈಸೂರು 


ಮೆ! ರೂಪ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌, ಮಂಗಳೂರು 


ಮೆ! ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ತಿಕೆಲ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರು 


ಮಂಡ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿಭಾಗಾುಸವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1908 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿಭಾಗ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 


ಹಾತ್‌ ನಾನ್ನ ನಾ ನ್ಯಾತ ಕಾಡ ಹೃದ 


ನಿಗಮದಿಂದ 
ಅವಾರ್ಡ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿದ 
(ರೂ. ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ದಿನಾಂಕ 
| 30.85 29.08.2019 
30.85 29.೦6.2019 


ಮೆ! ಆಂಜನೇಂ 


ಲು, ನಂ.37, 423, 


523001 


ಹಾಸನ |ಮಂಗಳೂರು-575001 
[37ರೂಪ ಇಂಕನಿಯಕಂಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ ಪ್ಯಾತ ಕಪ್ಪಡ. ಮೈದಾನ ರಸ್ತ 
2 
[ಮಂಗಳೂರು-575001 
ಗಾತ ಎರ್ತಾಕಲ್ಸ್‌. ನಂ.3 ಜ್ಯೋತಿ ಕಡಡ ಪೈದಾನ ರಸ್ತ 
3: | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಸ ಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಡೆ. ಮೈ § 48.38 29.08.2019 
[ಮಂಗಳೂರು-575001 
56, ಬಿಎಮ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ಲಾಜಾ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, 
4 21,53 31.08.2019 
ಬೆಂಗಳೂರು-560085 
35/72, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಬಿ'ಅಡ್ಡ 
ಸ್‌ 2.53 ೦6.09.2019 
, ಬೆಂಗಳೂರು-65 
£3'ಕಟ್ಟಡೆ. ಮೈದಾನ ರಸ್ತೆ 
ಜ್ಯೋತಿ ಕಡೆ ಮೈ ವ 35.73 29.08.2019 


35.73 29.೦8.2019 
ಒಂಗೋಲೆ- 
10.88 13.09.2019 


|] ಮೆ! ವಿನಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌, ಬರುವೆ, ರಿಪ್ಪನ್‌ಪೇಟ್‌ , ಹೊಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ . 10.88 16.09.2019 
ಕೃಸತ್ರೀಟ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ ೦.8 1 ನೇ ಮೈನ್‌, ಗಾಂಧಿನಗರ, 
18.09 04.09.2019 
ಮಂಡ [ಬೆಂಗಳೂರು-560009 
'ಮೆಗಆರ್‌ಕೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌. ಸಂ.4/1,1 ನೇ 
18.09 30.08.2019 
ಮೈನ್‌.ಸುಲ್ಲಾನ್‌ಪಾಳ್ಯ,ಆರ್‌.ಟೆ.ಸಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032 
ಪು/ಗಾಡಡತ್ತಎರಕ್ಸ್ಮ ಕ್ಸ್‌ ಪುಕ್ಗಕಾರ್ಮನ ಅತ್ರಪಡ ಳ್‌ ಗುವಸ್ತೆ 
3 64.06 13.09.2019 
ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೊನಿ, ವಿಜಯಪುರೆ-586101 
ಮೆಗರೂಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌,ಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈದಾನೆ ರಸ್ತೆ, 
4 |ಪಾಂಡೆವಪುರ 32.63 29.08.2019 
[ಮಂಗಳೂರು-575001 
ಮೆ? ಎ.ಎನ್‌-ರಾಯಲ್‌ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ..ಸಂ.255 4ನೇ ಮಹಡಿ, 17 ನೇ 
5 22.31 30.08.2019 
ಕಿ.ಆರ್‌:ೇಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಲೇಓಟ್‌, 6 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು.-560100 
ಸಸ್ಯ ಮೆ! ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ ಇಂಡಸ್ಟೀಸ್‌ & ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಪ್ರ.ಲಿ. ನಂ. 1019/1ಎ 30/ಎ 
22.3 31.08,2019 
[ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಜಪುರಮ್ಮ ಮೈಸೂರು 570005 
Bl ತಿ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ , ನಂ. ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೈದಾಸ ರಸ್ತ, 
7 ಜ್ಯೋ ಹೊ ಸನ ಜ್ಯ ನಮ § 1.41 30.08.2019 
[ಮಂಗಳೂರು-575001 
[ನಾಗಮಂಗಲ 
ಪುಗರಾತ ಎಲ ಕರ್ಸ್‌ ಖತಿನಿಲಯ ನೇ ತ್ರಾಸ್‌ಎಸವ ಪ್ಲಸ್‌ 
8 ಸ್ಕತಲ್ಸ್‌ ko 4 03.09.2019 
ತುಮಕೊರು-572103 
ಒಟ್ಟು ೫228 


ಅನುಬಂಧ-3 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಧಿಸಲಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1908 


ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಸ್ಟ್‌-2020ರ 
ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕ್ರಸಂ ಉಪೆಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆ (ರೂ. 
(ರೂ. ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ: ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸಂಖ್ಯೆ) 
ಹಾಸನ 787 i 9.8 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 1078 12.36 
2527 28.04 
ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 158 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ. 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಡಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ವ; 
% 


ಪ್ರಶ್ಲಿ 
3 


ಡಿ.ಕೆ. (ಕನಕಪುರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


2 


ke 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


್ಗ 
E) 

ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಬ್ಗ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:22.10.2020 


[ದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಡಿ.ಕೆ. (ಕನಕಪುರ) 
ಸಂಖ್ಯೆ 1795 ಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


iN 


Kokko 


ಸಂಖ್ಯೆ 


1795 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


[3 kp} 


ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ. 


N rola — 
(ಎನ್‌.ಮಂಗಳೆಗರಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಗ್ಯ 


1795 ಕ |} 


715 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಡಿಕೆ. (ಕನಕಪುರ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


29.09.2020 


ಘತ್ತಕನನ್‌ ಸಷವರು 


| ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ದಿನಾಂಕ:20.02.2019 ರಿಂದ 
ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಗ 
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್‌ಕೆ ಮ್ತು 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ ಕೆ ವೃಂದದ ಎ.ಇ.ಇ.. ಎ.%.. 
ಜೆಇ.ಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, 
ಆ ಸಂಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಭಾಘಾ 
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ Wil 
ಮಾತ್ರ ನಡೆಯದೇ ಇರುವು 

ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


] 


ಎ.ಇ.ಇ./ಎ.ಇ./ಜೆ.ಇ. ಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ದಿನಾಂಕ: 05-10-2019 ರಂದು 
ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗಮದ ದಿವಾಂಕ: 25-02- 
2019 ರ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯನುಸಾರ ಸದರಿ 
ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾಠಿಗಾಗಿ ಆಸ್‌-ಲೈನ್‌ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ | 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 
ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಟಿಶಿಯನ್ನು 
ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು 
ಕ್ರೊಢೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. 
ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಬ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಪಾಲಿಸುವ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದ 
ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 
ಎಲ್ಲಾ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ 
ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ಕೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ! 
03 ಬಿಇಎಂ 2020 ದಿಪಾಂಕ: 06-07-2020 ರಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-!। ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ | 


ಆ) 


ಸದರಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ :06.01.2020ರಂದು ಸರ್ಕಾರ 
ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು); 


ದಿನಾಂಕ: 12-11-2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿದ್ಯುಶ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ 118ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದನ್ನಯ, ಸಹಾಯಕ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌(ವಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಡಳಿತಾತ್ಕಕ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 06-01- 
2020 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


್ನಿ 
ಅನುಬಂಧ-2 


iv 


2: 


ಇ) 


ಅರ್ಜಿದಾರರುಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು 
(ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) ; 


ನಿಗಮದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿ /ಬ16/ 
86393/2018-19 (ಹೆಚ್‌.ಕೆ) ದಿನಾಂಕ:25.02.2019 
ಹಾಗೂ ಕವಿಪ್ಪನಿನಿ/ಬಿ16/86393/2018-19 ದಿನಾಂಕ; 
25.02.2019 ರ ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ "Application Fee 
(Non-Refundabley” oದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ) 


ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? 


ಸರ್ಕಾರವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಛೆ: 


ಎನರ್ಜಿ 158 ಪಿಪಿಎಂ 2020 


ಬಫೆ. ಆ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಸಂಖ್ಯೆೇಆಇ 01 ಟಿ.ಎಫ್‌.ಪಿ 2020 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:289.10,2020 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ:-ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಡಸ್ಯರಾದ ಮಾಸ್ಯ ಮುನಿಯಪ್ಪ.ವಿ,(ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:1788 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
kk 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ 
ಮುನಿಯಪ್ಪ.ವಿ,(ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಳ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ಸಂ:1788 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉತ್ತರದ 25 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ 2 
2%'(0- ೨೨೦೦ 


(ಹೆಚ್‌.ಎ. ಶೋಭ) 
ಸರ್ಕಾರದ: ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ(ಆನಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 

1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1788 

ಥಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮಾನ್ವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿ.ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29-09-2020 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 

pe ಫಗ ] ಘತ್ತಕಗಘ 

96೯8 ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ || ರಾಜ್ಯಾದ್ಮಂತ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್‌ (Covid-19) 
ಸಂಆಇ 02 ಟಿಎಫ್‌ಸಿ 2020, | ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 
ದಿ:01.04.2020 ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್‌ | ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ 
ಆಗಿ, Work order ಆಗಿರುವ | ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ | ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲವೆಂದು 


ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ 
ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 02 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2020, 
ದಿಸಾಂಕ:01-04-2020ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ತದನಂತರ, ಸುತ್ಲೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 02 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 
ದಿನಾಂಕ:04-05-2020ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 
ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು 
ಹೊಸ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ 
ಅನುಮತಿ 
೬2ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಗಿ 


2020. 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 

ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ 


rk ಂrdೇr ನ್ನು ಸಹ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 


ನಿಸು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 


ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸಹಾ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, (Covid-19) 
ನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸುತ್ತೋಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 02 ಟಿಎಫಪಿ 2020, 
ದಿಪಾಂಕಃ16-05-2020ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆ)! ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 
ಸೃಗಿತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ; 

ಇ) | ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ | ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ 
ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ | ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ; ಬದ್ದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

oT ಮಾನು ಪರಂಧ| ಸರ್ನಾರದ ಅದೇಶ ಸಂ.ಎಘಡ 2 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2020. | 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಜೇಶ|ದಿ30.05.2020 ರಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ 
ಹೊರಡಿಸಿದೆಯೇ? ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ. ಆರ್ಥಿಕ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ 
ಹೊಸ  ಯೋಜನೆ/ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಆಇ 01 ಟಿಎಪ್‌ಪಿ 2020 


ಒನೆ" 


(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
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ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ ೦3 ಬಿಎಫ್‌ ಸಿ 2020 


ಇಂದ; 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಧಾನಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2020 


ವಿಷಯ:ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ(ತೇರದಾಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:1812ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
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ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ(ತೇರದಾಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:1812ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ 
ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


2210-2 
(ಹೆಚ್‌.ಎ. ಶೋಭ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ(ಆನಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿ) 


4, ಉತ್ತರಿಸ ಸುವ ಸಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
.  ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯ : 1812 
2, ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದು ಸ ವದಿ (ತೇರದಾಳ) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 29.09. 2020 


ಪತೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) 20122 ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ 2012 ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 
ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ) (ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ) ಓ.ಟಿ.ಎಸ್‌. / 
ಓಟೆಎಸ್‌. / ಎಂಸಿಎ.ಆರ್‌ ಎಂ.ಸಿ.ಎಆರ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 172 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಘಟಕಗಳು ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ದ ಘಟಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ (ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೀಡುವುದು); 
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ಆ) ಸದರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮೊತ್ತ 
(Principal Amount) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 


ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಸಲಿನ (Principal) 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 19 ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಓ.ಟಿ.ಎಸ್‌. / ಎಂ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್‌. 


ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ 
ಆಧಾರ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುದಾರರ ಭದತಾ 
ಠೇವಣಿಗಳ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತೇ, 


ಮೊತ್ತವನ್ನು 


' ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ವಿವರಗಳನ್ನು RY -2ರಲ್ಲಿ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
NAR 
ಇ) ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು MCAR ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೦7S 


ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ 
ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಲ, ಮರುಪಾವತಿ 
ಮಾಡಿದ ಹಣ, ಬಡ್ಡಿದರ, ಉದ್ಯಮ 
ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ 
ನೀಡಿದ ಆಸ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ 
ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 
ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿದಾರರ ಅಸ್ತಿ ಈ 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ನಿಗಧಿಪ ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಈ) ನಿಯಮ 32 (ಜಿ) ಹಾಗೂ 31 (ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು 
ರಡಿಯಲ್ಲಿ 2012ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಮ 32 (ಜಿ) 
2020ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ASME) ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಸ್ಲಿಯನ್ನು (ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ) 2012ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು 


ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ 
ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಹರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ 
ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಿಗಳನ್ನು 
ವಿವರ 


ಉ) ಸಾಲ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 
ಎಷು ಮಂದಿ ಡಿ.ಆರ್‌.ಟಿಯ ಮೊರೆ 


ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ? 


ಸಾಲ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 12 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಡಿ.ಆರ್‌.ಟಿ.ಯ ಮೊರೆ 
ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಇದುವರೆಗೂ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಆಇ 03 ಬಿಎಫ್‌ ಸಿ 2020 


(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಚ್‌ಡಿ 294 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಟಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.10.2020. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 
೯ದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪಧಿಷತ್ತು. 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಶ್‌ 
ಗೌಡ ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1792 ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ |ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರಸಂ.1792/2020, ದಿನಾಂಕ:18.09.2020. 


feck 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಕರಾದ 
ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1792ಕ್ಷೆ ಉತ್ತರದ 25 


F) 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು। ನಿರ್ದೇಶಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


H.e.Ahelk 
(ಎಂ.ಆರ್‌ ಶೋಭಾ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) 
43:22033507, e-mail: uslo-home@karnataka.gov.in 


ಕರ್ನಾ" 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕ ವಿಧಾನ ಸಃ 


: 1792 


ರೀತಿಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? 
(ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)? 


ಒದಗಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? 


ಸದರಿ ಭದ್ರತೆ 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಈ ರೀತಿಯ ವಏವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆ 


ಪಡೆದಿರುವವರು ಭದ್ರಕೆಗೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? 


ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 29.09.2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಗೃಹ ಸಚಿವರು. 
ತಸ ತ್‌ ಪತ್ತ್‌ 
ಅ |ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು/ಸಂಸದರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು/ಮಾಜಿ 


ಸಛಧಿಸದರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅಂಗರಕ್ಷಕ 
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು/ವರ್ಗೀಕೃತ ಭದ್ರಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ಸ್ಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 247 
ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ರಿಕೆಯ ಗಹಿಕೆ/ಸ್ನರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ 
ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಭದ್ರತೆ ಪಡೆದಿರುವವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 
ಶಲ ರಹಿತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು 
'ದ್ರತಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ke 


ಹೆಚ್‌ ಡಿ 294 ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಟಿ 2020 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)” 
ಗೃಹ ಸಚಿವರು 


ಸಂಖೆ ಲೋಇ 44 ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ 2020 (ಇ) 


ಸಾಕೆ 


ಇಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ 


ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.10.2020. 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. 


ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ 

ಸಂಖ್ಯೆ: 807 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 

ಉಲ್ಲೇಖ; ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾ 


10.09.2020. 


ದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಸಗ5ನೇ ವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.807/2020, ದಿನಾಂಕ: 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ಥಾಮಿ 


(ಬಂಗಾರಪೇಟೆ) 


ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 


807 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಉತ್ತರದ 5?! €೦py ಯನ್ನು 
dsab-kla-kar@nic.in ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ 


ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, 


ಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಂಪರ್ಕ-2) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


/ಪುತ್ತಕಸುವ'ವನಾಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


22: isa 
ಉಪಷಮು ಖೈಮಂತ್ರಿ” 

| ತೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಕ್ರಸಂ: T ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ i 
COST STS ಕ ನಾಗರಪೇಟ ನಧಾನಸಧಾ ಕ್ನೀತ್ರಕ್ಕೆ' `'ಅನುಷೆ ಪೂಪನಿಗೊಂಡ 
| ' ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಸ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5054 ra 
| | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ | ಯಡಿಯಲ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಡೆಓಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿಯನುಸಾ 


ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ | ರೂ.15.50 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹ | 
| ರಸ್ತೆ 5054 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 14.70 | ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ' ಅನುದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರೂ.3ಿ38ಕೋಟಿ 
ಕೋಟ ರೂ ಗಳನ್ನು | ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ (ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
| ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | 

ಆ ಸಡಕ`ರಸ್ಪೆಗಳು ತೀರಾ ಹೆದೆ'ಗೆಟ್ಟಿದ್ದು 
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಲ್ಲದೆ ಹೌದು. ಬಧಿದಿರುತ್ತದೆ. 


| 

Sok ಸಂಕಪ್ಪಕ್ಕೆ | ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ 
pig ಸರ್ಕಾರದ | ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. \ 
ಮನಕ್ಕೆ ಚೆ | 


A ಕನ ನಮನಾರಗ ನದ್ರ ನಸನಾಕಗೆ ಪ್ರಾಲಡಾದಂದ ೨016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
| ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹಲವು | ಕೇಂದ್ರ k ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ3589.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 567 


ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಶಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 


| | ಸರ್ಕಾರ ' ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ | ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ.500.00 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ | 
| | ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; | ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ | 


ನನದಡ ನ್ಗ] ರೂ.500 ಕೋಟ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ; 
\ ; ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು (ಮಾಹಿತಿ | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ . 
| | ನೀಡುವುದು)? ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು "ಹಾಪತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ | 
| | ಅನುದಾನ। ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಫೋರಂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾಗೂ | 


| | ಕೇಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವ್ಯ 


de ಈ ಜೌ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಲ 44 ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ 202 (ಇ) A 
್ಥ 


(ಗೋವಿಂಧನೆಂ.ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
| ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು 


| ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಇ:622:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ದಿನಾ೦ಕ 0-11-2020 
ಇವರಿಂದ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಇವರಿಗೆ 
ರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಥಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 
ಶಿವಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೊಳ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ249 ಕೈ ಉತ್ತರ 
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


HK KKK 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕುಸುಮಾವತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಿವಳ್ಳಿ (ಕುಂದಗೊಳ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:249ಕೆ 
ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇ- 
ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ dತqb-kla-kar@nicinಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಚಾಸಿ, 


(ಡಾ.ಸೋಮನಾಥ) 
ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


Ne) 
<(nl80 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
7ನೇ" ಅಧಿವೇಪನ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 249 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು H ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಿವಳ್ಲಿ 
(ಹುಂದಗೋಳ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ § 28-09-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ; ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು) 
| ಈ. [i i 
[ಸಂ Fae 
| ಈ) (2019- 20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 
| ' ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಷ ! ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರಕ್ಕೆ f 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ | 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | 
| ನೀಡುವುದು) ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ | 
| ಒದಗಿಸಿದೆ. ! 
ಆ) 2019-20 ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ | 2019- 20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ' 
ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ | ಉಂಟಾದ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ | 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು | ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕುಂದಗೋಳ | ತುರ್ತು  ದುರಸ್ಲಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ | 


| ಮತಕ್ಲೇತ್ರದ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ! 
| ಕೆಬಿಡಲಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳ ' 


| ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ಕಲ್ಲಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ಸಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ' 
| ಕ್ರಮಗಳೇನು? | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 
| 


\ 


(1) ಅದರಗುಂಚಿ-ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 400 ; 
ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ i 
(2 ಅದರಗುಂಚಿ-ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.00: 
ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ಲಿ i 
) ಹುಬ್ಮಳ್ಳಿ-ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. ! 
3.00 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೆ 
ದುರಸ್ಥಿ. | 


] 
| [ 
| 
| 


| 
| 
i 
| 
{ 


; ಆದರೆ, ಸದರಿ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ' 
| | ಮತೊಮ್ಮೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು : 
| ಕಡಿತಗೊಂಡಂತಹ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ; 
; f ' ಮರಸ್ಲಿಪಡಿಸಲೇ ಬೆಣಾದಂತಹ : 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ | 
| ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ | 


| ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫರಷ್ಯನಸಲಾಗಿರುತದೆ- ಸದರಿ 


ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಪುಷತ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬಳಿ- 
ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 5.00 ರಿಂದ 600ರ 
ರೆಗೆ ಆಯ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ರಸೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ರೂ3000 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗತಿಕೊಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ 
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಪುಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಕೊಳಲಾಗುವುದು. 


ಲೋಇ/622/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ) 


ಅನುಬಂಧ (ಚಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 249) 


ಕುಂದೆಗೋಛ ವಿಧಾನಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವವಧ ಲೆಕ್ಕತೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಏಿವೆರ 


(ರೂಲಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಆಅನುಬಾನ 
3 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ( 2020-21 
(31-08-2020 ರವರೆಗೆ) 
1 5054-ಚಿಲ್ರಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 57014 239.36 
2 5054-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 44,34 43.64 
3 5054-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ 30.10 2117 
4 5054-ವಿತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಟಿಎಸ್‌ಪಿ IN 15.53 10.73 
5 5054 -— ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 170.72 44.44 7 
[3 5054 - ಬಘೆಯಾಗದಿರುವ ಎಸಾಎಸ್‌ವ $0.00 0.00 
7 5054 - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಖ) 39.70 
$ 5054 ನಬಾರ್ಡ £0.00 7200 
p 4039 - ಇಪಾಬಾ ಕಬ್ಬಡಗಳು — 1533 
io 3054 7 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣ 500 0.00 
i 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 73000 4235 
[E) 3084 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತ ಸೌಷವೆ ನಿರ್‌ 560 057 
[0 3054 ಚಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ ನಿರ್ವಹಣ | 358 6000 
ia 3054 rary) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 110.57 0.00 
15 2059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡೆಗಳ ದುರ್ವ 500 70.00 
16 2216 ನಿರ್ವಹಣೆ / ದುರ - ನಿರ್ವಹಣಾ ನೆಚ್ಚ 3500 TA 
17 | "3054 - ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 25.78 0.00 
| 
18 | 3054--. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 19.02 0.00 
ಒಟ್ಟು 1841.97 625.83 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 100 ಪಿ.ಇ.ಎನ್‌, 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ: 27.10.2020. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಐಹೋಳೆ ಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ 
(ರಾಯಭಾಗ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:141ಕೆ ಉತ್ತರ. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 141ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಚಾಸಿ, 


ase 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತಸ ಮತ್ತು 
ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗ ಕೋಪ). 


"ನಂ 


[0% 
ನಿನ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


141 


ಶ್ರೀ ಐಹೋಳ ಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ) 
29.09.2020 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ತ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ 
ಸಂ. 
ಅ) |ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ 2006ರ 
ನಂತರ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ 
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಗೂಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು | ನ್ಫೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಬದಲಾವಣೆ/ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 


ಆ) 


ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಗೂಳಿಸಿ, ಈ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ 
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುವುದೇ; 


ಇ) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ: ಆಇ 107 ಪಿ.ಇ.ಐನ್‌. 
2018, ದಿನಾಂಕ: 11.12.2018 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆಜ 100 ಪಿಇಎನ್‌ 2020 


ನ್‌, 
(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 107 ಎಂಎನ್‌ಐ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27-10-2020. 
ಇಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ. 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಧಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1132 
ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.1132/2020, ದಿನಾಂಕ: 
18-09-2020. 


KKK 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1132 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


RA 
(ಕೆ.ವಿಸ್‌. ಜಗದೀಕರಿಸ್ಟ 


tor ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


\ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 
yao 


_ kA ಪ್‌ A 
ಸದಸ್ಥರ ಹಸರು |: [ರ್ಶ ಕೃಷ್ಣವ್ಯರಾಣಡ ಬ್ಯಾಟರಾಜನಪಕ 
| ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ನನಾ ; 29-09-2020 § 
| ಉತ್ತರಿಸಚೆಣಾದ ಸಚಿವರು 7] ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು I 
*kkE 

rE £ ಜೆ 

ವ ಪ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಲ ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಳಜರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿ: 
ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಗ ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 

| ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಂಸರಿಸುವುದು ಬೆಂಗಳ್ಲ ೨ ಲ ಕಾರ್ಯಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. 
ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಗಳು ರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಃ ಗಿರುವ 
ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ; 7 f 

ಶಗಳನ್ನು ಪ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 

ನಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಿ 
ಸೂಚನೆಗಳಿದೆಯೇ; ಕೇಂದ್ರ ವ ಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 
ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಯಾವುವು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡ ಡಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಲಮಂಡಳಿಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಯಾವುವು; ಇದನ್ನು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕೆಳದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುಪೆ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ಸಾಧಿಸಲು. ಕಾಲಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ” 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

ಅ) ] ಹೆಚ್ಜಾಳ್‌ನಾಗವಾಕ `ಪಾಪ್ತ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ನಾಗವಾರ  ಕಣಿಷೆಯಲ್ಲಿದುವ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ `` ಸಂಸ್ಕರಣಾ 


ಕೆಸಿವ್ಯಾಲಿಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ದಿನಂಪ್ರತಿ 290 
ಘಟಕಗಲಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು | ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಸಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣ 
ತಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ | ಫ್ಯೋೂಗ್ಯಂಗೆ ಪಸ್ತುತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರ ದಿನಂಪ್ರಕಿ 410 


ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಈ ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಷ್ಪಿದೆ - ಉಳಿದಂತೆ" ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮಳಿನೀರು 
ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ವಯಗಳಿಂದ ಅಲ 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ | ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ' ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಷ್ಟು; ಇದನ್ನು ಕೊಳವೆ ಮ , ಸ ಸಂಸ್ಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 


| ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ 'ಸರಿಸರಣಾ ind ಒಟ್ಟು ಸಾಮಧ ರ್ಥ ದಿನಂಪ್ರತಿ 185 ದಶಲಕ್ಷ 
ಲೀಟರ್‌ನಪ್ಪಿದ. ಕೆ.ಸಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು 
j ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಂಪ್ರತಿ 516.5 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಃ ಟರ್‌ನ 


€ 


ಇ) | ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣ" ಘಟಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ`ಷೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ p 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು | ಕಡೆ ಇರುವುದು ನಿಜ ಕೋರಮಂಗಲ "ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಘಟ್ಟ ಕಣಿವೆ. ರಾಜಕೇನಲ್‌ 


ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹರಿವು/ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ವಿವರ ಈ 
ನಿಜವೇ; | ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಸ್ಥಳಗಳು, ತಾಜ Fs ಘಟಕಗಳ ] ಪ್ರಸ್ತ ಹರವ ಠ್‌ 


| ಸಾಮರ್ತ! 
; ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


1 
ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. | 


g 

ಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣ ಪಮಾಣ | \ | R 

ಸದರಿ ಸಂಸರಣ | CEST SET Fit 150 ಎಂಎರ್‌ನ ಇವರ್ಯನ 
ನ 


ಹೆಬ್ಬಾಳೆ 60 135 


75ರ ಪನಷರ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥದೆ ಘ್ಯಷ್ಯನನನ 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಪಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 69 
ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಘಟಕವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಜಕೇನಾಲ್‌ 100 125 


53ರ ಜನಸಂದಣಿ ಅಧಾರದ ಪೇಲೆ 
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ 
ಹೊರಮಾವುದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 60 
ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು 
ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಸ್ತತ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು 
ನೇಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಅನುಷ್ಠಾನದ 


ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು 


ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು 


ಡಕ್ಕೊರು 15 20 


ಧತನ 3ರ ಹಂತದ 'ಹೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7 
ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು 
ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕೂರು 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2035ರ ಜನಸಂದಣಿ 
ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ 
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ 3 


ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 


ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. (1 ದಶಲೀ ಅಟ್ಟೂರು 
ಕಿಡಿಯ ಸಮೀಪ/ 7 ದಪಲೀ. ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ/ 
6 ದಶಲೀ ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ) 


ಈ) 


ನರ್ಮಾಣ ಹಂತೆದಲ್ಲಿರುವ 


ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ 

ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು 
ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಸೊರತೆಯಾಗಬಹುದೇ; 
(ಘಟಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ 
ಅಂದಾಜು ವಿವರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ನರ್ಷಾಣ ಹೆಂತದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ (2035 ರೆ 


ನೆಬ್ಬಾಳ - ನಾಗವಾರ ಮತ್ತು ಕೆಸಿ. 
ತಾಜ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 


ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು 
ವರೆಗೂ) ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 


ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 


kd 


ಹಿ 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 


ಕಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕೆದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಂ ಖಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಸ್ಥಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಒಳಹರಿವಿನ ದಿನಂ ಪ್ರತಿ 
° ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ | ಪ್ರಮಾಣ ದೆ.ಲ.ಲೀ ಗಳಲ್ಲಿ 
1 ಶನಾಕವಂಗಲ ' ಮತ್ತು 308 280 
ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಕಣಿವೆ (218+30+60) (190430460) 
2 ಹೆಬ್ಬಾಳೆ [XU 135 
3 ಹಲಹಂಕೆ 10 07 
4 ಜಕ್ಕೂರು 15 20 
5 ಆರ್‌. ಪುರಂ 20 30 
4 Tಾಡವಸನೆ ಹ್ಳ್‌ೌ 3] 43 
7 ರಾಜಾಕೆನಾಲ್‌- 40440 125 
\ ಘಟಕ1&2 
8 ಕಬ್ಬನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ 4 4 
೪ ಫಾಲ್‌ ಜಾಗ್‌ 13 [KS 
[e ನಾಡಗೋಡ ಸ್‌ € ತ್ಯ | 
13 ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ 90 90 
(4 ಹಾರಮಾವೈೆಅಗರೆ 20 2 |} 


KR K TS ಎಲೆಮ್ನಾಪ್ರಷಷ್ಠತ 7 15 15 
I 16 ಹೆಲಸೊರು z 2 KN 
re ಸಾರ್ವ ERE Ga § 
18 ಅಸರ 33 20 
15 ಹುಕಮಾವ್ಯ 16 [5 
[7 ಚಿಕ್ಕಚೌಗಾರ [7 [x] 
8 ಷ್ಟು 7363 8723 ei 
ಉ) |ಬೆಂಗಳೊಕನ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪೆಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವ್‌ನಸುತ್ತರುವ ಘಟಕಗಳ `` 'ಜೊೌತ ನವ 
ನೀರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 9 ಘಟಕಗಳು 2020 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 
ಸಂಸರಿಸೆಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪದೇಶಗಳ 
ಯಾವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಥಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 
| ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು | ಒಟ್ಟು 124 ದಶಲ ಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
| ಹೊಂದಿದೆ? 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರದೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ರ೯ಮಾಡಿ Re ಮಾಡಲಾಗುವು 
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ 2035 ರ 
] | ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾ ೈವಾಗುವು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 107 ಎಂಎನ್‌ಐ 2020 


ಂಹೆ ಮಿ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


Vem 
SA 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 111 ಎಂಎನ್‌ ಐ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕೆ:27-10-2020. 
ಇಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ. 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ. 
(ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1879 ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.1879/2020, ದಿನಾಂಕ: 
19-09-2020. 


kk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.ವಿ. 
(ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1879 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
ಣ್ಯ ~AFelea 
(ಕೆ.ಎಸ್‌. ಜಗದೀಶರೆಡ್ಹ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ವಃ ರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 
YH ov 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ರುತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ : T1870 KN % 
ರ ಹೆಸರು" : [ಶೀ ಸತೀಕ್‌ಕಡ್ಡ ವರ; (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಉತ್ತರಿಸಜೇಕಾದ ನಿನ್‌ : 129-055-270 TT 
ಉತ್ತರಿಸಚೆನಾದ ಸಚವರು : | ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ 8 ] 
xx 


ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 


ಕಫ `™ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕಾವೇರಿ 
ನೀರಸ್ಸು ಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ 


ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ, 


] 

ಶಃ 
ಸಂ.175ರ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಡೇಶಗಳಸೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರ 
ಬಾರಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 


ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ 


ಫಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 
110 ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ 


ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು. ಇಲ್ಲದ 


ಕಾರಣ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ "ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


[4 


ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ 


Fo 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ” `ಈ ಸಮಸ್ಯೆ `ಬಗೆಹರಸಹ 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಲ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು | 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸವರಿ 


ಬೃಹತ್‌ 'ಚೆರಗಳಾರ ಪನ ಪಾಲ] 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ುಡಾವಣೆಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ 


ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಮಗಳೇನು; 


ವು ಬಬೇಶಗಳನ: ) 
ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹೆರತದ 
j ಫ್‌ ಡ್‌ ಖಿ ಮ. 

ನೆ 


ತ Tಸಂಗಸಂದ್ರ ಷ್‌ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್‌. 
ಬಡಾವಣೆಯ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ 
ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕವೇರಿ 
ನೀರು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಯಾವಾಗ ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? 


ಸಂಗೆಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್‌ವೆ ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್‌. 
ಬಡಾವಣೆಯ "ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 60% 
ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆದೆ. ಎ.ಇ.ಸಿ.ಎಸ್‌. ಬಡಾವಣೆಯ 
“ಬಿ” ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಫೊಳವಿ ಮಾರ್ಗಗಳೆ ಅಳಪಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗುಪುದು. 


ಮುಂದುವರೆದು ಎ.ಇ.ಸಿವಿಸ್‌. ಬಡಾವಣೆಯ 
“ಎ” ಬ್ಲಾಕ್‌ಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು “ಎ' ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು 


ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


A 


ಸಂಖ್ಯೆ; ನಅಇ 111 ಎಂಎನ್‌ಐ 2020 


ಬಜೆ. 
(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ” 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 108 ಎಂಎನ್‌ ಐ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ;27-10-2020. 
ಇಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ. 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. 
(ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1757 ಕ್ಕ 


ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/7ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.1757/2020, ದಿನಾಂಕ: 
18-09-2020. 


KKK 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ: 
(ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1757 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
Wace 
(ಕೆ.ಎಸ್‌. ಜಗದೀಶ ] 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 

elven 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


/ ಚಿಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪೆಕ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : TIT 

ಸಡೆಸ್ಕರ ಹೆಸರು ; ಶೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ತಾಂತಿನೆಗರ್ರ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : |29-09-2020 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : | ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 


pe 


ಮ್‌ 
ಶಮ 


ಪ್ಲೆ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು 
| ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 


19,008ಲೀಟರ್‌ ನೀರು' ಸರಬರಾ: 


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 


ಪಂಗಡೆದ 
ಉಚಿತವಾಗಿ 


ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 


ರೂ.1837.00 


2. ಲೆಕಕ್ಸಿ ಸಿಗದ ನೀರಿನ 
ಕಕ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 220 ಚಕಿಮೀ 
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ 
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 
ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಶಈಗಾಗಲೇ 26 ಡಿ.ಎಂಎ. ಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ, 
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ 25 

ಟೈರ್‌ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಲಗಾರವನ್ಟು 


3. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ದು ಪದ್ಧತಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 81076 ಸಂಪರ್ಕ 


ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 


ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿ 


ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
(ಯು.ಎಫ್‌.ಡಬ್ಬ್ಯೂ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಲಮಂಡಳಿಯ 
ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ-2 ಉಪವಿಭಾಗಗಳ 


ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು 


1. ಕೊಳೆಚ ಪ್ರಡೇತಗಳಲ್ಲಿ' ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ `ಮತ್ತುಷರಿತಿಷ್ಠ' 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 


ಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ:- 
ನಗರದ 
ಗಳಿಗೆ 


ಲಿ 

\ Y 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಅನುದಾನವನ್ನು 


py 


ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 


ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರು 


ಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು 


ಉತ್ತರ-2, 


ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 

170ಕಿ.ಮೀ 
್ಸ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಡಿ.ಎಂ.ಎ. 
ದುವರೆದಂತೆ, 
ನದ ಹೊಸದಾದ 


ಗಳಲ್ಲಿ 
ಭು 
ಸಿಜೆಎಫ್‌, 


ಟೂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ; 
ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ: 
ಬರುವ 6040 ಚದರ ಆಡಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ: 
ನಿರ್ಮಿಸಿದಪರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 30'»40”" ಮತ್ತು 
ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ. 
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ದು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು 


ಗಸ್‌ 


a ತ 


ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


4. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ 
ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು: 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಜಮಂ/ಮುಆಅ- 
ಕಾ/4138/2015-16 ದಿ.25.02.2016 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಚರಂಡಿ 
ವಿನಿಯಮಗಳು, 1974 “4ಎ” ಪ್ರಕಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉಭಯ ಕೊಳವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎ) 20 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಫವಾ 2000 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ ಮತ್ತು 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರದೇಶದ ಗೃಹ ಸಮುಚ್ಛಯ 
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ 

ಬಿ) 2000 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಪ್ರದೇಶದ ಗೃಹೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ 

ಸಿ) 5000 ಚದರ ಮೀಟರ್‌ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ. 


5. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 5ನೇ ಹಂತ 
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ 775 ದಶಲಕ್ಷ 
ಲೀಟರ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
09 Water Packages nಳನ್ನು Tender ಕರೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ 
ಪೈಕಿ 07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು 02 Water 
Package ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 
03 Sewerage Package ಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು 2023ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


6. ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪುನಃಶ್ಲೇತನ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 110ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ, 
20ಎ೦.ಎಲ್‌.ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 


7. ಟಿ.ಕೆ.ಹೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 
1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ 
ಬದಲಾಗಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 300 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ 
ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ 

8. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೋರ್ಬ್ಯ 
ಸಾಗರ್‌ನಿಂದ ನೆಟ್ಕಿಲ್‌ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿಗೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ 


9. ಮೆಗಾಸಿಟಿ ರಿವಾಲ್ತಿಂಗ್‌ ನಿಧಿಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

* ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿ 150 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ರಿತೀಯ ಹಂತದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀ: ಸಂಸ್ಕರಣ 
ಘಟಕವನ್ನು 47.93 ಕೋಟ ರೂಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 


ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
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೬ ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿ 150 ದಶಲಕ್ಷ 
ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು 
ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು 297.37 ಕೋಟ ರೂಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 2020ರ 
ಅಂತ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


* ಹೆಬ್ಬಾಳ ಬಳಿ 100 ದಶಲಕ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ 
ರು ಸ 


ಹಂತಃ ತ್ರಿಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು 360.77 ಕೋಟ 
ರೂಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು 'ಸಹ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು; 2020 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ | 
ಪೂರ್ಣಮಾಡಲಾಗುವುದು. } 


© ದೊಡ್ಡಜೆಲೆ ಬಳಿ 49 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥೇದ ದ್ವಿತೀಯ 
ಸಿ 73.93 ಕೋಟ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸವೆಂಬರ್‌ 
ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


10. ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

° ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಂಗನಾಥ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವೃಷಭಾವತಿ 
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಾಗಿಸುವ 1,60 
ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಹಳೆಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ 
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 

© ವೃತ ವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಾಗಿಸುವ 90 ಕಿ.ಮೀ 

ರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪರಿಸರ ಕೆಯಾ 

ಯೋಜನೆ - ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 386.40 ಕೋಟ ರೂಗಳ 


೦ಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ 210 ದಶಲ 
ಧ್ಯಂತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ರೇಚ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪರ (1.5.P.S) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.38.61 
ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 


್ಯ ; 
ಕೊ ರೂಗಳ ವ ಕೈ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ 2019ರಲ್ಲಿ ಜಹೂರ್ಣಮಾಡಿ ! 
ಕಾರ್ರಜೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಕ ಹೋಟ `ರೊಗಳ 'ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೃಸೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ 15- wh 3020 ರಂದ | 
ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


* ಹುಳಿಮಾವು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು 20.25 
ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 2020 ೬ “ ಫೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 


« ಅಗರಂ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 3 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ 
ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು 53.63 
ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು. ಮಾರ್ಜ್‌ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಕಾರ್ಯಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


* ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರಂ ಬಳಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 20 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಫ್‌ ಘಟಕೆಗವನ್ನು ಅಮೃತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 28.39 ಸೋಟ ರೂಗಳ 'ಟ್ರೂತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಫೂರ್ಣಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


1. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಸೀರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ನೀರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ.1500 
ಫೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೃಹತ್‌ ಚೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಫಾಲಿಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ m0 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಯ (225 ಚಕಿಮೀ) ನಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 
ಆರ್‌.ಆರ್‌ ನಗರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮತ್ತು 
ಮಹದೇವಪುರ ಎಂದು 5 ವಲಯಗಳಾಗಿ ಏಂಗಡಿಸಿ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಗದ 
ನೀರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ. 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ 
ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗೃಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋ ೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 
2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2785.70 ಕಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ 2734.73 ಕಿಮೀನಪ್ರು 
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


12. ಬೃಹತ್‌ ಚೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಿಗೆ ಸೇರಿರುವ 110 
* ದೂ.1000 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಒಳಚರಂಡಿ 

*) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 174 
REE 2017, ದಿನಾಂಕ:07.11.2017 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ ವಾಪಿಗೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಯಾಗಿರುವ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಕಲ್ಲಿಸುವ (225 ಜೆಕಿಮೀ) ಯೋಜನೆಯ 


'ಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿರಾಯಿ; ಯನಪುರ & ಮಹದೇವಪುರ, 


ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನಗರ & ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನಹ' ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು 


3 ವಲಯಗಳಾಗಿ ಎಲ ೦ಗಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ರೂನಂ506 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ 


| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟಾಃ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ `ನಹಸವಾಗಡ ಈ 
2018 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ ಕ್ಲೆ 
ಾರೆ ಆಗಸ್ಟ ಹ 
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 1568 ಕಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ 934 ಕಿಮೀನಷ್ಟು ಭೌತಿಕ 
ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆ) 


ಏರಡು ವರ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಮಂಡಳಿಯ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ 
ಮತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ನೂತನ 


ಕಿಯಾಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; 


| ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


!. ಕಾವೇರಿ`ನೇರು ಸರಬಕಾಮ್‌ ಹಾ 5ನೇ "ಹತವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ214060 ಲ ಗಳು 
(ಆಗಸ್ಟ್‌-2020 ಪರೆಗೆ). 


2. ಸಪ್ಪಗತಳಡನಸ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪುನಃಶ್ಲೇತನ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ.5925.05 


ಲಕ್ಷಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್‌-2020 ವರೆಗ). 


3. ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 1 ಮತ್ತು 
2 ಪೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಜಲಶುದ್ದೀಕ ಕರಣ ಘಟಕಗಳ 
ಬದಲಾಗಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 300 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ. ಹೊಸ 
ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ "ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ 


ರೂ.12136.35 ಲಕ್ಷಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್‌-2020 ವರೆಗೆ) 


4. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಚ್ಚಾ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಪನ್ನು ಪೋರ್ಟ 
* ನೆಟ್ಟಲ್‌ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಟಿಕೆಹಳ್ಳಿಗ 
ಗಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ.17952.95 ಲಕ್ಷಗಳು 


5. ಮೆಗಾಸಿಟಿ ರಿವಾಲ್ಲಿಂಗ್‌ ನಿಧಿಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೆಚ್ಚವು 
37.10 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


§ 


6. ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವು 
ರೂ.786.10 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


7. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 


ಸೇಪಃ ನಡೆಯಾಗಿರುವ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆಯ (225 ಚಕಿಮೀ) ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | 
ಆರ್‌.ಆರ್‌ ನಗರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಮತ್ತು 


ಮಹದೇವಮರ ಎಂಡು 5 ವಲಯಗಳಾಗಿ ಏಂಗಡಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ | 
ನೀರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ, 5 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ | 
ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಟ್ಟದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು  ಯೋಜಿಸ ಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ «೬ ಮ 
2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.1076.55 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ 


ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಿ ವ್ಯಾಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 
೯ಡೆಯಾಗಿರುವ 10 ರಂಡಿ ( 


ರ. ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಈಷಹಡ ಪಾಕೆಗೆ'. 
ಕೆಲವು: ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಉಪ್ಪಶೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೆರೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೆಡೆಗಟ್ಟಲು 
ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ನೀರಿವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಸ್ತ ತ್ರೆ ಯೋಜನಾ ಪರದಿ 
ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಈ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಈ) | ಬೆಂಗಳೊರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ 
ಬೇಕಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟು; 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ 


pr) 


ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 
ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟು (ವಿರ 
ನೀಡುವುದು) 


ತನಗನಾರ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಫಸ್ತುತ' ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ವೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1440 ವಲಿ.ಎಲ್‌.ಡಿ. 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 30 ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1157.5 
ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 10 ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 445 
ಎಂಎಲ್‌ಡಿ 
ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 14 
ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 124 ಎಂಎಲ್‌ ಡಿ 


223 ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 1726.50 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. 


ಈ) | ಕುಡಿಯುವ ನನಷ ಸಮರ್ಪಕ 


ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ: ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು 
ಯಾವುವು? 


* ಕಾವೇರಿ '5ನೇ ಹಂತ ಜೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 
715ದ.ಲ.ಲೀ 

* ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಹಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿಪ್ಲಗೊಂಡನೆಹಳ್ಳಿ ಪುನಃಶ್ನೇತನ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ನಂತರ 1॥10ದ.ಲ.ಲೀ 

* ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಹಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಘುವಃಶ್ನೇತನ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ನಂತರ 30ದ.ಲ.ಲೀ 


ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 108 ಎಂಎನ್‌ಐ 2020 


ಸೆ. ಲಔ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 
; 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


ಹ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಉಇ 13 ಎಲ್‌ ಎಪಿ 2020 


ಇಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560001 

ಗೆ, 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 


ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಚೆವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕೆ:04-11-2020. 


ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ 


ಯು.ಟೆ.(ಮಂಗಳೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.1856 ಕೈ ಉತ್ತರ 


ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


pe 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ 
ಯು.ಟಿ.(ಮಂಗಳೂರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1856 
ದಿನಾಂಕ;29/09/2020 ರಂದು ಉತ್ತರಿಸಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 6. ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ 
ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


C Hemel 4/ y 
(ಸಿ.ಹೇಮಲತ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ. 


ಕ್ಕೆ 


ಜಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1856 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌'ಯು.ಟಿ. (ಮಂಗಳೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ 29-09-2020 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ Mi 
ಅ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿಗಮ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 66 
ಮಂಡಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು (ವಿವರಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು) | ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು 22 ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತ 
| | ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. | 
[2 /ಈಪೈಕಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳೆಷ್ಟು; | ಈ 60 ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪೈಕಿ, 2018-19ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ 


ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ನಪ್ಪದಲ್ಲಿವೆ. 


ಇವುಗಳ ಪುಸಶ್ಛೇತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ? 


ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ 18 ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪೈಕಿ, ೫ ನಿಗಮ 
ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ, ನೀರಾವರಿ, 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ/ವಾಣಿಜ್ಯ! 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಮಾಜದ 
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪುನಶ್ಲೇತನಕ್ಕೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ: ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮ 
ಮಂಡಳಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 
ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ 
ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
| ಕ್ರಮನಹಿಸು್ತಿವೆ. 


08, 
(ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌) 
ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರು 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು 


ಕ್ರ.ಸಂ. 


ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ 


ಕರ್ನಾಟಕೆ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾರ್ಬಾನೆ ನಿಯಮಿತ 


ದಿ. ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ರಿಕಲ್‌ ಇಂಡಸ್ರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಮೈಸೂರ್‌ ಪೆಯಿಂಟ್ಸ್‌ & ವಾರ್ನಿಷ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಿನರಲ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕನ್ಸ್‌ಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಏಜೆನ್ವೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


TIS TR 


| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಜ್ಯ ್ಸಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಲಾನೆ ನಿಯಮಿತ 


ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 


ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್‌ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 


—— 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


| ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಚನಿ ನಿಯಮಿತ 


| ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಮಮತ 


(i 


ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ 


ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 


ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಔ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್‌ ಟ್ರಕ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಪಾರಥಧಾಮಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕೆ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇಸ್‌ಪ್ರಾಸ್ಯಕ್ಟರ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತುನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


44 ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ 

3 ಫಾಟಕ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

46 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
47 ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

48 


'ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


52 


18 ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ಸಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


53 ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


54 


ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


55 


ಫರ್ನಾಣಕ ಪನಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


56 


ಧಾ ಬಾಬ ಎಗಷೇವನರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಲಿಡ್‌ಕರ್‌) 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


57 ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ 


ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಪುಡಿಯೋ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಉಇ 6 ಎಲ್‌ ಎಸಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04-11-2020. 
ಇಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560001 
ಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 


ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಕೆ. ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.3196 ಕೈ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


pd 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಕೆ. 
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3196 ಕೈ ದಿನಾಂಕ:27/03/2020 ರಂದು 
ಉತ್ತರಿಸಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 6 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 
ತ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ce. #emalalle. UY | h 
(ಸಿ.ಹೇಮಲತ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ.ಸರ್ಕಾರ 


ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 3196 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :  ಶ್ರೀರಘುಪತಿಭಟ್‌ ಕೆ. 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ; 27-03-2020 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಬ 1 
| ಅ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 | 
| ಉದ್ದಿಮೆಗಳೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿವೆ; ಇದರಲ್ಲಿ 37 ಉದ್ದಿಮೆಗಳು 2016-17 ರಿಂದ | 
| | ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೆಷ್ಟು, ಸೇವಾ | 2018-19 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 60 | 
ಹುಡ್ಣೆಗಳೆನ್ಟು: (ಸಂಪೂರ್ಣ  ವಿಪರ| ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಹುಡ್ಡೆಗಳು ಸುಮಾರು 
| ನೀಡುವುದು) 2,02,692 (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) 
773ಾರ್ಷಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ತನ್ನದೇ। ಹೌದು > | 
| | ಆದಂತಹ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
| ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ; | N } 
ಇ | ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅದೇಶ ಸಂ. ಡಿಪಿಐ 26 ಎಆರ್‌ 
ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ, ಯು 20% ದಿನಾಂಕ-24/10/2016 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 60 
| ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಫುನರ್‌ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು: |3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮಯಾದರೂ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
| ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. | 
ಫ[ಾಗಟ್ದನಿ. ಸಡರಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು | ಸದರಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ | ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? (ವಿವರ | ಪುನರ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. 
ನೀಡುವುದು) | SE ಸ ನು en 
೧4 
(ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌) 
ಬೃಹೆತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 


ಸಪ್ರಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಬರುವ 60 ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 


25. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಪ್‌ನಿಹನತ 


ಕಹಾ ಸಾರ್‌ನನ ಇಾದ್ದವಮಗಳ 7 ಸ್‌ವಾ'ಹುದ್ಕಗಘ 
ಸಂ. | (ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು) | 
T | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಷ್ಟಗುಡ್ಯಮಗಳ ನಿಗಮ'ನಿಯಮಿತ 378 | 
3- ಕರ್ನ ಮೂನ್‌ ಮತ್ರ ಮಾರ್‌ ನಿಹಮತ [ET | 
3 ಕರ್ನ ನಡತ್‌ ಕಾರ್ಪಾನೆ ನಹಮತ 44 
4 ನಷೃಸಾರ ಎಕ್ಷರ್‌ ನಂಡ್ವಾಸ್‌ 'ಪಮಡಡ್‌: ಗರ] ವೃಂದ ೬ ನೌವಾಾತ'ನಹುವಗಳಾ 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 
p ಮೈಸೂರ ಪೈಯಂಟ್ಞ್‌ ೩ ವಾರ್ನಿಷ್‌ 'ಪಮಟಡ್‌. 732 
[3 ಪೃಸಾರುಸಾಗಡ ಕಾರ್ಪಾನ ನಿಯಮ T1035 i 
kA ಸಾರ ಸ್ಕರ ಪನ ನಹಮತೆ 10ST ಇರ್‌ 
8. ಎನ್‌ದನ ಎಫ್‌ ಹಬ್ಧಳ್ಳ) ನಹಮಿತ; | 10/ ವೈಂಡೆ ಸ ಸಾವನಾತ ನಡವ H 
| ಇರುವುದಿಲ್ಲ. | 
EN ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ 308 
10. Tag ಚನ್ನನ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ | 3035 
i ರ್ಷಾಟಕ ಸಟ್‌ ಮುನರಲ್ಲ್‌ ನಗಮೆ ನಿಯಮಿತ. 466 
7. ಕರ್ನಾಟಕ ವಡ್ಯತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯನತ. T4387 1 
7 ರಾಚ ನಡತ್‌ ಪರಣ ನಗವ ನಹಮಿತ Tea88 
"Ta ನಡತ್‌ ಸರನರಾವ ನನನದು T3377 -] 
75: ನಡಣ್ಸನ ನಡತ್‌ ಸರವರಾಜ ನ 3 0355 
75. ರ; ವ ರಾಜ ಮ ಈ 
17. ಬ್ಲಳ್ಳಿ ಪದ್ಯು 'ಬರಾಜ ನಃ j Ke) 2] 
1. ನಿರ್ಣಾ ನ 'ಬರಾಜು ಮಮತ TI0s0 
| E 
- ೌಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸರ್ವ 35909 | 
; ರ್ನಾಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 7137 
7 ಈಠಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 22007 FRE: 
7 ನಾಹುಷ್ಯ ರ್ನಾರ್‌ಕ್ತೆ ಸಾರಗ್‌ಸಂಸ್ಥೆ 
33 ಹಸಾರ ಸರ್‌ ಸಂನರ್‌ನ್ಯಾಪನರ್‌ ಿವಟರ್‌ 3 
[Tai CSRS ಪರ್‌ ಪ್ಪರ್ಷನನ್‌ ಕದಡರ್‌ TE 


8 Tರರರನ್ಯ ಪವಾಸಾ್ಯವ ನವ್ಯದ ನಗ ನಡದ 75 
27. ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಹಾರಧಾಮಗ್‌ ಸಂಸ್ಥ (ನಿ) | 202 & 
[) 


33 


| | ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 


| ವೃಂದ & ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 


38. ಕಾಷೇಕ'ನೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. ಪೈಕ & ನೇವಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 
\ | | ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 


| SS 
35 ರ್ಥಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಗಮ ನಿಯಮಿತ. 


73ರ] ನ್ಯ ಸ ನಡನ ನಹವಸನ 
| ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 


30 ಸಷ ಧಾಗ್ಸ ನರ ನವ ನಡದ 3338 

3 ಕರ್ನಾಟ ಕ್ತ ಅಧವೃದ್ಧ ನಿಗಮ 'ನಿಯಮಿತ್ತ | Fl) 

37 ಗರ್ಥಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕ ಮತ್ತ ಮೂಲಸಲದ್ಯ ಇಧವೃದ್ಧ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. | 55 ಸಾ 
33. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೃಗಾಕಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮುತ Hi 358 

3 ಗರಾಡ ದಾನ್ಯ ನವ ಮೂನನನನ್ಯ ಅಧೆವ್ಯ್ಧ ನಗದ ಸಹಮತ ೧7ರ 

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 

3. ರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್‌ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಪಕರ್‌ 'ಇವನಪ್‌ಮಂಟ್‌' ರನುಟಡ್‌ {1088 KN 

36 ರಾಟಿ ರಾಜ್ಯ ವೀಡ'ನೆಗಮ ನಿಯಮಿತ 1433 

37 ರ್ನಾಟಕ ಅಹಾರ ಮತ್ತ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಯನ. 11503 

37ರ ರಾನ್ಯ ಕೃಪ ಕಾತ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣ ಹಾಗೂ'ರಷ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. 8) ವ್ಯಂಡ ೩ ಸೌಮಕತ ನಯವಮಗಳು 
| 1 ಅನುಜೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 
35 ರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಹನು 1380 § ಹ | 
3518ರಡಿ ದ್ವದಕ ಧಾನ್ಯ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಡಮಿತ ಪೈಂಡ' ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ] 
} | ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ | 
[1 ರಾ ಕಾಂತೊಡ್ಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನನಮ'ನಹಮತ 15 W 


42. ಘಾಟ ಕನ್ಯ ಅಭಿವ್ರ ನಗವ ನಹನುತ. si 


3 Tರಡ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗವ ನಿಹನುತ: 343 

44] ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌. ಆನನಾಡ್ಸರ್‌ ಶಧವೃಕ್ಧ ನಗ್‌ ನಯನುತ 738 

5 1-ಕಾಡಾಡ ತರನು ಬರದದ ವರ್ಗಗಳ ಇಳವೃದ್ಧ ನಗಮ ಮಮತ: T75 + 
4 ರಾನ್‌ ತಸಾಪ್ಯಾತ ಆರವ್ಯದ್ಧ ನಗದ ನಯಮತ Te 


7 ರನ ಮಹರ್ಷ ಬಾರ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಫನಗಡಗಳ ಅಫವೃನ್ನ ನಗದ ನಯನುತೆ | 174 


48. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 'ಮೆಹಿಳಾ 'ತಧವೃದ್ಧ ನಿಗಮ. ವ್ಯಂಡ ೩'ಸೇಮಳಾತ ನಿಹಪಾಗಳ 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 


3ನ ನಾರ ನಗದೇವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗವ ನಯ್‌ 140 


3ರ ಮುನಗಾರನ ಈಧಪೃದ್ಧ ನಗದ ನಿಯಮತ 387 
7ರ ಕೃವಗ್ಗ ಅಧವೃದ್ಧ ನಿಗಮ ನಯನತ JE 7ಷ್ಗೇಡ ಸ ಸೌವಾಾತಿ ನಮಮಗಳು 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 
57 Tರರಾದ್ಯ ತಂಗನ ನಾರನ ಅಧವೃದ್ಧ ನಿಗಮ ನಹಮತ್‌ 37/7 ಪ್ಯಂದ ೩ ಫೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 
3 ರಾಣ ರಾದ್ಯ ಕರಹತರ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಹವ ಪೃ ನಮಾ ನಮವಗಳ 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 
3ರ ಪತ್ತ ನಷ್ಟ ನನ್ಯ ನಮ ನಡಮನತ. 337 
3 ರಾ ರಾನ್ಯ ಪೊನ್‌ ಪತಿ ಮತ್ತು 'ಹೂರಢೊತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 
; ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. 
ಕಾರಾರ್‌ ಗ್ರಾನೇನ ವಸತನಿಗಮ ನಹನು ವ್ಯಂಡ ೩'ನೇಮಕಾತ ನಹಯವಾಗಳ 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ 
37 ಕಾನರಾನ ಪರಸು ಪ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಸಮಟಿಡ್‌. 3 
eros 'ನಾಗ್ರಾಣ ನಗೆ 745 
ಮಯೋ 


59. pe ಕಕನ ಸ್ವ ಹೋ ನಹನತ: [J 
0. ೯ಔಳರಾಜ್ಯ ವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಃ 3 188 


